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EFECTOS VARIOS 



Suministros 



CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR Y 
DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



INTESAR 

INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR 

ARGENTINA S.A. 

CONCURSO PUBLICO NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

Sujeto al Régimen Compre Trabajo Argentino 
instituido por la Ley N° 25.551, su decreto regla- 
mentario N ° 1 600/02 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Obra: Construcción, Operación y Mantenimiento de 
la Interconexión E.T. Puerto Madryn-E.T. Pico Trun- 
cado. 

Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. convo- 
ca a personas físicas o jurídicas a presentar ofer- 
tas por la siguientes provisiones: 

* Grupo electrógeno. 
Ref.: PMPT-015-06. 
Presupuesto: $ 380.000,00. 

* Pórtico y soporte de aparatos. 
Ref.: PMPT-016-06 
Presupuesto: $ 3.000.000,00. 

* Estructuras autosoportadas. 
Ref.: PMPT-017-06 
Presupuesto: $ 6.500.000,00. 

* Aisladores de suspensión U 160 y U70. 
Ref.: PMPT-018-06 

Presupuesto: $ 4.500.000,00. 

Por las bases y condiciones consultar a las si- 
guientes direcciones: 

Intesar: www.intesar.com.ar 

Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc. 
mecon.gov.ar 

e. 29/03/2006 N° 14.969 v. 30/03/2006 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 19/2006 
Expediente N° 100.079/06 

OBJETO: Provisión y colocación de alfom- 
bras modulares en baldosas. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266 (8 o Piso, Ofici- 
na 801, Edif. San Martín), Cap. Fed., de 10:00 a 
15:00 horas, hasta el 10/04/2006, mediante una 
nota y/o tarjeta comercial identificatoria o fotoco- 
pia de ficha de inscripción de nuestro Registro de 
Proveedores con la cual obtendrá el 50% de dto. 
del valor del pliego. Los pliegos se abonan en efec- 
tivo o cheque de la empresa, en este último caso 
hasta 72 hs. hábiles anteriores a la fecha de aper- 
tura. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el 
sitio del BCRA en Internet: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 65,00.- 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
11/04/2006 a las 12:00 horas. 

Inspección de emplazamiento de las obras y con- 
sultas: Se deberá efectuar una visita previa que po- 
drá realizarse hasta el tercer día hábil bancario, in- 
clusive, anterior a la fecha de apertura de las pro- 
puestas en el horario de 09.00 a 13.00. A tal fin se 
deberá coordinar anticipadamente con personal de 
Infraestructura -Gerencia de Servicios Generales- 
Anexo San Martín 235, 9 o Piso, Oficina N ° 905 te- 
léfono 4-348-3834, fax 4-348-3791 en el horario de 
11.00 a 17.00. 

e. 29/03/2006 N° 505.951 v. 30/03/2006 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N°001/2006 
Ejercicio: 2006 
Expediente N ° 76-05-00764 

OBJETO: Equipamiento para el Laboratorio 
de Producción del Programa de Educación a 
Distancia (PROED), Informática y Cine/Televi- 
sión/Radio/Fotografía - nuevos sin uso. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Secretaría de 
Administración - Av. General Paz N° 154, 2° Piso 
- Sección Compras - 5000 - Córdoba. Hasta 48 
horas antes de la fecha y hora fijadas para la aper- 
tura. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Secretaría de Administra- 
ción - Av. General Paz N° 154, 2° Piso - Sección 
Compras - 5000 - Córdoba. Hasta 48 horas antes 
de la fecha y hora fijadas para la apertura. 



Presentación de ofertas: Secretaría de Adminis- 
tración, Av. Gral. Paz N°154, 2 o Piso, Sección 
Compras - 5000 - Córdoba. Hasta el 4 de mayo 
de 2006 a las 10 horas. 

Acto de apertura: Secretaría de Administración 
- Av. General Paz N ° 1 54, 2 o Piso - Sección Com- 
pras - 5000 - Córdoba. 4 de mayo de 2006 a las 
1 1 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al link 
Transparencia. 

e. 28/03/2006 N° 508.577 v. 29/03/2006 



EQ. Y SUM. MEDICINA, ODONTOLOGÍA 
Y VETERINARIA 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, SOFT., 
SUM. Y EQ. DE APOYO 



AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2005 
Expediente N° 11 85 

OBJETO: Sistema de control de gestión de 
instalaciones radiactivas y fuentes de radiación 
Clase II y III (SIRFRAR). 

Clase: Etapa Múltiple 

Modalidad: Llave en Mano 

Retiro o adquisición de pliegos: Libertador 8250, 
Of. 1 1 1 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Días 
hábiles administrativos de 9.45 a 12.30 hs. hasta 
5 minutos antes indicados para el día y hora de 
apertura. 

Consulta de pliegos: Libertador 8250, Of. 1 1 10 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Días hábiles 
administrativos de 9.45 a 12.30 hs. hasta 72 (se- 
tenta y dos) horas antes del día previstos para el 
Acto de Apertura. 

Presentación de ofertas: Libertador 8250, Of. 
1 1 1 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Días 
hábiles administrativos de 9.45 a 12.30 hs. Has- 
ta el día y hora previstos para el Acto de Apertu- 
ra. 

Acto de apertura: Libertador 8250, Of. 1110 - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 20/04/2006 - 
10.00 hs. 

e. 29/03/2006 N° 508.566 v. 30/03/2006 



PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN 

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 

DR. CARLOS ALBERTO ZANNINI 

Secretario 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
JORGE EDUARDO FEIJ0Ó 

Director Nacional 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LABORATORIOS 

E INSTITUTOS DE SALUD 

"DR. CARLOS G. MALBRAN" - 

INP "DR. MARIO FATALA CHABEN" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 37/2006 

Ejercicio: 2006 

Expediente N° 1-2002-2095000241/06-7 



OBJETO: Adq. de Nitrógeno, con destino al 
INP "Dr. Mario Fatala Chaben". 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adquisición de pliego: Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos 
G. Malbrán", Depto. de Administración de Bie- 
nes, Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) 
Capital Federal, Tel.: 4303-1803. Desde el 
29/03/06 hasta el día 05/04/06 de 10.00 a 
16.00 hs. 

Consultas del pliego: Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Car- 
los G. Malbrán", Depto. de Administración de 
Bienes, Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso 
(1281) Capital Federal, Tel.: 4303-1803. Desde 
el 29/03/06 hasta el día 05/04/06 de 10.00 a 
16.00 hs. 

Presentación de ofertas: Administración Nacio- 
nal de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Car- 
los G. Malbrán", Depto. de Administración de Bie- 
nes, Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) 
Capital Federal, Tel.: 4303-1803. Hasta el 
06/04/2006 hasta las 1 1 .30 hs. 

Acto de apertura: Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. 
Malbrán", Depto. de Administración de Bienes, 
Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) Capi- 
tal Federal. 06/04/2006 a las 12.00 hs. 

Observaciones Generales: El Pliego de Ba- 
ses y Condiciones Particulares de este procedi- 
miento podrá ser obtenido con el fin de presen- 
tarse a cotizar o consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
Transparencia. 

e. 29/03/2006 N° 508.781 v. 29/03/2006 
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INMUEBLES 



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL - ANSES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2006 
Expediente N ° 024-99-81 027705-6-1 23 

OBJETO: Adquisición de un (1) inmueble 
destinado a sede de la UDAI Trelew, Provincia 
de Chubut. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: UDAI Trelew - 
San Martín N° 536 - Trelew - Prov. de Chubut. 09 
de mayo de 2006, en el horario de 08.00 a 
13.00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: UDAI Trelew - San Martín 
N ° 536 - Trelew - Prov. de Chubut. Hasta el día 1 
de mayo de 2006, en el horario de 08.00 a 
13.00 hs. 

Asimismo se podrá obtener el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Ba- 
ses y Condiciones Particulares en el sitio de Inter- 
net de la Oficina Nacional de Contrataciones de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, cuya dirección es 
www.onc.mecon.gov.ar, no siendo necesario reti- 
rar el pliego del lugar detallado en el párrafo prece- 
dente. 

Los interesados que opten por este medio de- 
berán proceder según lo estipulado en el Artículo 
3°punto 3.2 punto 5 "Constancia de Retiro de Plie- 
go". 

Presentación de ofertas: UDAI Trelew - San Mar- 
tín N°536 - Trelew - Prov. de Chubut. Hasta el 
día 1 6 de mayo de 2006 - 1 1 .30 hs. 

Acto de apertura: UDAI Esquel - San Martín 
N ° 536 - Trelew - Prov. de Chubut. 1 6 de mayo de 
2006-1 2.00 hs. 

e. 29/03/2006 N° 508.399 v. 30/03/2006 



MUEBLES, ARTÍCULOS Y ÚTILES DE 
USO DOMESTICO 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

LICITACIÓN PUBLICA - 

CARPETA DE COMPRAS N° 16.662 

OBJETO: Provisión de sillas, sillones y tán- 
dems de distinto tipo para dependencias va- 
rias del Banco Ciudad de Buenos Aires. 

Consulta de pliegos: Florida 302, 7mo. Piso, 
Compras, Ciudad de Buenos Aires. 

Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11. 

E-Mail: lbiondo@bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $ 65.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, 
Florida 302, 7mo. Piso - Ciudad de Buenos Aires. 

Apertura: 1 7/04/2006 a las 1 1 :00 hs. 

e. 27/03/2006 N°508.306 v. 31/03/2006 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 16.661 

OBJETO: Provisión de diverso mobiliario 
para equipar dependencias varias del Banco 
Ciudad de Buenos Aires. 

Consulta de pliegos: Florida 302, 7mo. Piso, 
Compras, Ciudad de Buenos Aires. 
Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11. 



E-Mail: lbiondo@bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $ 60.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 
302, 7mo. Piso - Gerencia de Área Obras, Servi- 
cios y Compras, Ciudad de Buenos Aires. 

Apertura: 1 9/04/2006 a las 1 1 :00 hs. 

e. 28/03/2006 N° 508.474 v. 03/04/2006 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



COMANDO VTO. CUERPO DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2006 
Expediente N ° 5J06-01 1 7/5 

OBJETO: Adquisición de frutas y hortalizas. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Bahía Blanca, 
Florida N ° 1 450 - C. R 8000 - TE. (0291 ) 48831 70. 
De lunes a viernes de 09.00 a 1 2.00 horas. 

www.onc.mecon.gov.ar - a partir del día 28 de 
marzo de 2006. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Bahía Blanca, Florida 
N°1450 - C.R 8000 - TE. (0291) 4883170. De 
lunes a viernes de 09.00 a 1 2.00 horas. 

Presentación de ofertas: Bahía Blanca, Florida 
N° 1450 - C.R 8000 - TE. (0291 ) 48831 70. Hasta 
el día 19 de abril de 2006 a las 09.00 horas. 

Acto de apertura: Bahía Blanca, Florida N ° 1 450 
- C.R 8000 - TE. (0291) 4883170. El día 19 de 
abril de 2006 a las 09.00 horas. 

e. 28/03/2006 N° 508.293 v. 29/03/2006 



COMANDO VTO. CUERPO DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2006 
Expediente: 5J06-01 21/5 

OBJETO: Adquisición de productos de pa- 
nadería. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Bahía Blanca, 
Florida N ° 1 450 - C.R 8000 -TE. (0291 ) 48831 70. 
De lunes a viernes de 09.00 a 1 2.00 horas. 

www.onc.mecon.gov.ar - A partir del día 29 de 
marzo de 2006. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Bahía Blanca, Florida 
N°1450 - C.R 8000 - TE. (0291) 4883170. De 
lunes a viernes de 09.00 a 1 2.00 horas. 

Presentación de ofertas: Bahía Blanca, Florida 
N°1450 - C.R 8000 -TE. (0291) 4883170. Hasta 
el día 20 de abril de 2006 a las 1 1 .30 horas. 

Acto de apertura: Bahía Blanca, Florida N ° 1 450 
- C.R 8000 - TE. (0291) 4883170. El día 20 de 
abril de 2006 a las 1 1 .30 horas. 

e. 29/03/2006 N° 508.295 v. 30/03/2006 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SIAF - 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 107/2006 
Expediente/s: DIAB,VB9 N° 56/06 

OBJETO: Provisión de víveres frescos para 
la Intendencia Naval Puerto Belgrano (verdu- 
ras). 

Lugar de consulta de pliegos y venta: Avda. Co- 
modoro Py 2055, 2 Piso, Of. 1 59, Capital Federal, 



de lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes 
de 08.00 a 12.00 hs., hasta el día anterior a la 
fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 06 de abril de 2006 
- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acce- 
so directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 29/03/2006 N ° 508.31 7 v. 30/03/2006 



Obras 



VIALES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

VIALIDAD NACIONAL 

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE RUTAS 

NACIONALES 

PRÉSTAMO 7242-AR - B.I.R.F. 

LICITACIÓN N° 07/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.), ha 
recibido del Banco Mundial el Préstamo 7242-AR 
para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
de Gestión de Activos de Vialidad Nacional y se 
prevé que parte de los fondos de este préstamo 
se ha de aplicar a pagos elegibles conforme al 
contrato Malla 330, Licitación N ° 07/06, Expediente 
N°10034-L-05. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con préstamo del BIRF y créditos de 
laAlF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas 
para la ejecución del contrato de rehabilitación y 
mantenimiento en una Malla de carreteras, que 
comprende: 

Ruta Nacional N ° 7 - Provincia de Mendoza 

Tramo: Emp. R.N. N°40 - Límite c/Chile 

Longitud de la Malla: 182,05 km 

Garantía de Oferta: Pesos setecientos veinte mil 
($ 720.000) con validez de ciento veinte (1 20) días 
corridos. 

Plazo de obra: 60 meses. 

Precio del Pliego: Pesos mil quinientos ($ 1 .500). 

Recepción y apertura de ofertas: 25 de abril de 
2006. Hora 10:00 en la Av. Pte. Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos 
de Licitación a partir de las 10,00 horas del día 
10 de marzo de 2006, en la Dirección Nacional 
de Vialidad - Subgerencia de Servicios de Apo- 
yo, Av. Julio A. Roca 738, piso 3 o (1067), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argenti- 
na. 

Los licitantes que estén interesados podrán 
obtener información adicional en esa Dirección 
y revisar los documentos de licitación en la pá- 
gina web de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o 
de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.onc.mecon.gov.ar). 

e. 10/03/2006 N°507.095 v. 31/03/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

VIALIDAD NACIONAL 

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE RUTAS 

NACIONALES 

PRÉSTAMO 7242-AR - B.I.R.F. 

LICITACIÓN N° 09/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V), ha 
recibido del Banco Mundial el Préstamo 7242-AR 
para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
de Gestión de Activos de Vialidad Nacional y se 
prevé que parte de los fondos de este préstamo 
se ha de aplicar a pagos elegibles conforme al 
contrato Malla 437, Licitación N ° 09/06, Expediente 
N°10032-L-05. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con préstamo del BIRF y créditos de 
laAlF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas 
para la ejecución del contrato de rehabilitación y 
mantenimiento en una Malla de carreteras, que 
comprende: 

Ruta Nacional N°38 - Provincia de Tucumán 
Tramo: Lte. c/Catamarca - A/N R.N. N°9. 

Longitud de la Malla: 145,32 km 

Garantía de Oferta: Pesos seiscientos ochenta 
mil ($ 680.000) con validez de ciento veinte (120) 
días corridos. 

Plazo de obra: 60 meses. 

Precio del Pliego: Pesos mil quinientos ($ 1 .500). 

Recepción y apertura de ofertas: 27 de abril de 
2006. Hora 10:00 en la Av. Pte. Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos 
de Licitación a partir de las 1 0,00 horas del día 1 3 
de marzo de 2006, en la Dirección Nacional de 
Vialidad - Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. 
Julio A. Roca 738, piso 3 o (1 067), Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires, República Argentina. 

Los licitantes que estén interesados podrán 
obtener información adicional en esa Dirección 
y revisar los documentos de licitación en la pá- 
gina web de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o 
de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.onc.mecon.gov.ar). 

e. 10/03/2006 N°507.096 v. 31/03/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

VIALIDAD NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 37/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional para la contratación de fir- 
mas consultoras para la Ejecución del siguiente 
Proyecto: 

Provincia del Neuquén 

Ruta Nacional N° 231 

Tramo: Variante Paso por Villa La Angostura. 

Presupuesto oficial: $ 380.000.00.- 

Tipo de asistencia técnica: Estudios de Ingenie- 
ría, Económico y Ambiental. 

Apertura de ofertas: Se realizará el 25 de abril 
de 2006 a las 12.00 hs. 

Valor del pliego: $ 500,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar y fecha de venta y consulta del pliego: 
Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Ju- 
lio A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o 
Piso - D.N.V. 

e. 16/03/2006 N ° 507.61 7 v. 06/04/2006 



Miércoles 29 de marzo de 2006 
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
DE VIALIDAD NACIONAL 
PRÉSTAMO 7242-AR - B.I.R.F 
LICITACIÓN N° 03/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.), ha 
recibido del Banco Mundial el Préstamo 7242-AR 
para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
de Gestión de Activos de Vialidad Nacional y se 
prevé que parte de los fondos de este préstamo 
se ha de aplicar a pagos elegibles conforme al 
contrato Malla 133, Licitación N ° 03/06, Expediente 
N°10388-L-05. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con préstamo del BIRF y créditos de 
laAlF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas 
para la ejecución del contrato de rehabilitación y 
mantenimiento en una Malla de carreteras, que 
comprende: 

Ruta Nacional N ° 234 - Provincia del Neuquén 

Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 (La Rin- 
conada) - Pichi Traful 

Longitud de la Malla: 123,74 km. 

Garantía de Oferta: Pesos cuatrocientos mil 
($ 400.000) con validez de ciento veinte (1 20) días 
corridos. 

Plazo de obra: 60 meses. 

Precio del Pliego: Pesos mil quinientos ($ 1 .500). 

Recepción y apertura de ofertas: 10 de mayo 
de 2006. Hora 10:00 en la Av. Pte. Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D. N.V 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos 
de Licitación a partir de las 1 0,00 horas del día 23 
de marzo de 2006, en la Dirección Nacional de 
Vialidad - Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. 
Julio A. Roca 738, piso 3 o (1 067), Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires, República Argentina. 

Los licitantes que estén interesados podrán 
obtener información adicional en esa Dirección 
y revisar los documentos de licitación en la pá- 
gina web de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o 
de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.onc.mecon.gov.ar). 

e. 22/03/2006 N° 508.1 03 v. 12/04/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
DE VIALIDAD NACIONAL 
PRÉSTAMO 7242-AR - B.I.R.F 
LICITACIÓN N° 08/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V), ha 
recibido del Banco Mundial el Préstamo 7242-AR 
para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
de Gestión de Activos de Vialidad Nacional y se 
prevé que parte de los fondos de este préstamo 
se ha de aplicar a pagos elegibles conforme al 
contrato Malla 305, Licitación N ° 08/06, Expediente 
N°301-L-06. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con préstamo del BIRF y créditos de 
laAlF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas 
para la ejecución del contrato de rehabilitación y 
mantenimiento en una Malla de carreteras, que 
comprende: 



Ruta Nacional No 146 - Provincias de San Luis 
y Mendoza 

Tramo: Empalme Ruta Provincial N°3 - Puente 
sobre Río Diamante 

Longitud de la Malla: 210,75 km 

Garantía de Oferta: Pesos cuatrocientos sesenta 
mil ($ 460.000) con validez de ciento veinte (120) 
días corridos. 

Plazo de obra: 60 meses. 

Precio del Pliego: Pesos mil quinientos ($1 .500). 

Recepción y apertura de ofertas: 12 de Mayo 
de 2006. Hora 10:00 en la Av. Pte. Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos 
de Licitación a partir de las 10,00 horas del día 
28 de marzo de 2006, en la Dirección Nacional 
de Vialidad - Subgerencia de Servicios de Apo- 
yo, Av. Julio A. Roca 738, piso 3 o (1067), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argenti- 
na. 

Los licitantes que estén interesados podrán 
obtener información adicional en esa Dirección 
y revisar los documentos de licitación en la pá- 
gina web de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o 
de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.onc.mecon.gov.ar). 

e. 22/03/2006 N° 508.1 04 v. 12/04/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

PROYECTO DE GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE VIALIDAD NACIONAL 

PRÉSTAMO 7242-AR - B.I.R.F 

LICITACIÓN N° 04/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V), ha 
recibido del Banco Mundial el Préstamo 7242-AR 
para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
de Gestión de Activos de Vialidad Nacional y se 
prevé que parte de los fondos de este préstamo 
se ha de aplicar a pagos elegibles conforme al 
contrato Malla 107 A, Licitación N° 04/06, Expe- 
diente N° 10987-L-05. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con préstamo del BIRF y créditos de 
laAlF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas 
para la ejecución del contrato de rehabilitación y 
mantenimiento en una Malla de carreteras, que 
comprende: 

Ruta Nacional N ° 3 - Provincia del Chubut 

Tramo: Acceso a Malaspina - Empalme Ruta 
Provincial N°39 

Longitud de la Malla: 129,49 km 

Garantía de Oferta: Pesos trescientos mil 
($ 300.000) con validez de ciento veinte (1 20) días 
corridos. 

Plazo de obra: 60 meses. 

Precio del Pliego: Pesos mil quinientos 
($1.500). 

Recepción y apertura de ofertas: 5 de Mayo de 
2006. Hora 10:00 en la Av. Pte. Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos 
de Licitación a partir de las 1 0,00 horas del día 21 
de marzo de 2006, en la Dirección Nacional de 
Vialidad - Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. 
Julio A. Roca 738, piso 3 o (1 067), Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires, República Argentina. 

Los licitantes que estén interesados podrán 
obtener información adicional en esa Dirección 
y revisar los documentos de licitación en la pá- 
gina web de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o 
de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.onc.mecon.gov.ar). 

e. 22/03/2006 N° 508.1 05 v. 12/04/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

VIALIDAD NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 163/2005 

AVISO RECTIFICATORIO DE LLAMADO A 
LICITACIÓN 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica que 
ha procedido a actualizar el Presupuesto de la si- 
guiente Obra: 

Ruta Nacional N°38 - Provincia deTucumán. 

Tramo: Autopista: Río Marapa (J. B. Alberdi) - 
Principio de Autopista, Sección I: Río Marapa (J. 
B. Alberdi) - Acceso a la Ciudad de Aguilares (20 
km.) y acceso a J. B. Alberdi (1 km). 

Tipo de obra: Obra básica, pavimento, cruces 
cañeros, puentes y accesos. El Proyecto contem- 
pla además: un (1) distribuidor de tránsito en el 
extremo de la sección y un (1) distribuidor en el 
acceso de la Ciudad de Alberdi, ocho (8) puente y 
cuatro (4) cruces transversales. 

Nuevo presupuesto oficial: Pesos noventa y 
ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil dos- 
cientos cuarenta y tres ($ 98.476.243,00) al mes 
de febrero de 2006. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 31 de 
marzo de 2006 en forma continua y sucesiva a 
partir de las 1 0.00 hs., en el siguiente orden: Lici- 
tación Pública N° 163/05 y Licitación Pública 
N° 162/05. 

Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses. 

Valor del pliego: Pesos diecisiete mil ochocien- 
tos doce ($ 17.812,00). 

Lugar de apertura: Avenida Julio Roca N ° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) - D.N.V. 

Lugar de y venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso - 
D.N.V. 

e. 22/03/2006 N° 508.1 06 v. 29/03/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

VIALIDAD NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 44/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Señalamiento horizontal con material ter- 
moplástico reflectante aplicado por pulverización 
y extrusión en Rutas Nacionales de las Provincias 
de: Neuquén, Chubut y La Pampa. 

Tipo de obra: Señalamiento horizontal de eje, 
bordes, carriles, y zona de sobrepasos prohibido, 
pintura acrílica, extrusión, línea vibrante, bandas 
óptico sonoras - imprimación - pulverización. 

Presupuesto oficial: $ 7.825.000,00 al mes de 
diciembre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 19 de 
mayo de 2006 a partir de las 1 0.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 23 de 
marzo de 2006. 

Plazo de obra: Cinco (5) meses. 

Valor del pliego: $ 2.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso - 
D.N.V. 

e. 23/03/2006 N° 508.222 v. 17/04/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

VIALIDAD NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 45/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Señalamiento horizontal con material 
termoplástico reflectante aplicado por pulveriza- 
ción y extrusión en Rutas Nacionales de las Pro- 
vincias de: Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y 
Chaco. 

Tipo de obra: Señalamiento horizontal de eje, 
bordes, carriles, y zona de sobrepasos prohibido, 
pintura acrílica, extrusión, línea vibrante, bandas 
óptico sonoras - imprimación - pulverización. 

Presupuesto oficial: $ 6.675.000,00 al mes de 
diciembre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 19 de 
mayo de 2006 a partir de las 1 1 .00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 23 de 
marzo de 2006. 

Plazo de obra: Cinco (5) meses. 

Valor del pliego: $ 2.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso - 
D.N.V. 

e. 23/03/2006 N° 508.223 v. 17/04/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

VIALIDAD NACIONAL 

AVISO RECTIFICATORIO Y 

DE PRORROGA 

DE LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA 

N° 28/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica 
en relación a la Licitación Pública Nacional de 
la obra Ruta Nacional N ° 9 - Provincia de Santa 
Fe/Córdoba - Tramo: Armstrong - Villa María - 
Sección I: Emp. RN N"178 (Armstrong) - Em- 
palme Ruta Provincial E59 - Subsección la: Ar- 
mstrong - Intersección Ruta Nacional N°9 que 
ha procedido a realizar ajustes al Proyecto Téc- 
nico e incorporado el Proyecto y Construcción 
del Señalamiento Vertical y Horizontal y de Ilu- 
minación: 

Tipo de Obra: Construcción de Obra Básica, 
Alternativa de pavimento flexible y rígido, obras 
de arte menores, distribuidores de tránsito a dis- 
tinto nivel en los accesos a las localidades y en 
las intersecciones con otras rutas nacionales y 
provinciales, puentes, Proyecto y Construcción 
del Señalamiento Vertical y Horizontal y de Ilu- 
minación. 

Nuevo presupuesto oficial: $ 282.905.546,69 al 
mes de febrero de 2006. 

Nueva fecha y hora de apertura: Se realizará el 
28 de abril de 2006 en forma continua y sucesiva 
a partir de las 10.00 hs., en el siguiente orden: 
Licitación Pública N° 27/06 y Licitación Pública 
N° 28/06. 

Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses. 

Lugar de apertura. Av. Julio A. Roca 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Oficina División 
Licitaciones y Compras - Av. Julio A. Roca 734/8 
(1067) Capital Federal, 3 o Piso - D.N.V. 

e. 27/03/2006 N°508.370 v. 31/03/2006 



Miércoles 29 de marzo de 2006 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 30.875 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

VIALIDAD NACIONAL 

AVISO RECTIFICATORIO 

Y DE PRORROGA 

DE LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA 

N° 27/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica 
en relación a la Licitación Pública Nacional de 
la obra Ruta Nacional N ° 9 - Provincia de San- 
ta Fe - Tramo: Roldan - Armstrong - Sección: 
Carcarañá (Ruta Provincial N ° 26s) - Empalme 
Ruta Nacional N° 178 (Armstrong) que ha pro- 
cedido a realizar ajustes al Proyecto Técnico e 
incorporado al Proyecto y Construcción del Se- 
ñalamiento Vertical y Horizontal y de Ilumina- 
ción: 

Tipo de Obra: Construcción de Obra Básica, 
alternativa de pavimento flexible y rígido, obras 
de arte menores, distribuidores de tránsito a 
distinto nivel en los accesos a las localidades y 
en las intersecciones con otras rutas naciona- 
les y provinciales, Proyecto y Construcción del 
Señalamiento Vertical y Horizontal y de Ilumi- 
nación. 

Nuevo presupuesto oficial: $ 345.627.208,00 al 
mes de febrero de 2006. 

Nueva fecha y hora de apertura: Se realizará el 
28 de abril de 2006 en forma continua y sucesiva 
a partir de las 10.00 hs., en el siguiente orden: 
Licitación Pública N° 27/06 y Licitación Pública 
N° 28/06. 

Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses. 

Lugar de apertura. Av. Julio A. Roca 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Oficina División 
Licitaciones y Compras - Av. Julio A. Roca 734/8 
(1067) Capital Federal, 3 o Piso - D.N.V. 

e. 27/03/2006 N° 508.373 v. 31/03/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 04/2006 

El Órgano de Control de Concesiones Viales lla- 
ma a Licitación Pública Nacional N ° 04/2006 de la 
siguiente obra: 

Tipo de obra: Construcción de intersección ca- 
nalizada 

RN N. 12 (Km. 1383,25) Santa Ana (Misiones). 

Plazo de la Obra: 5 meses. 

Presupuesto oficial: $ 1 .703.000.- (IVA incluido). 

Fecha de apertura: 05 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00. 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 3 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 1.000. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 
250, Piso 7, Oficina 71 3 - Capital Federal. Hora- 
rio de 10 a 14 hs. En efectivo o con cheque cer- 
tificado a la orden de "Banco de la Nación Argen- 
tina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.426 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 05/2006 

El Órgano de Control de Concesiones Viales lla- 
ma a Licitación Pública Nacional N ° 05/2006 de la 
siguiente obra: 

Tipo de obra: Mejora Acceso Canalizado 

RN N°33 Km. 743,8 Casilda (Santa Fe) 

Plazo de la Obra: 6 meses. 

Presupuesto oficial: $ 1 .989.000.- (IVA incluido). 

Fecha de apertura: 12 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del Pliego a partir del: 1 de Abril de 2006. 

Valor del Pliego: $ 1.000. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 250, 
Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Horario de 
1 a 1 4 hs. En efectivo o con cheque certificado a 
la orden de "Banco de la Nación Argentina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.427 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 06/2006 

El Órgano de Control de Concesiones Viales lla- 
ma a Licitación Pública Nacional N ° 06/2006 de la 
siguiente obra: 

Tipo de obra: Mejora acceso a Vedia. 

RN N ° 7 Km. 31 2,26 Provincia de Buenos Aires 

Plazo de la Obra: 6 meses. 

Presupuesto oficial: $ 1 .776.131 ,32.- (IVA incluido). 

Fecha de apertura: 5 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 4 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 1.000. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 250, 
Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Horario de 
1 a 1 4 hs. En efectivo o con cheque certificado a 
la orden de "Banco de la Nación Argentina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.429 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 07/2006 

El Órgano de Control de Concesiones Viales 
llama a Licitación Pública Nacional N ° 07/2006 de 
la siguiente obra: 



Tipo de obra: Mejora de intersección de acceso 
a San Esteban-Los Cocos. 

RN N ° 38 Km. 75,39 Provincia de Córdoba 

Plazo de la Obra: 5 meses. 

Presupuesto oficial: $ 1 .307.051 ,35.- (IVA inclui- 
do). 

Fecha de apertura: 5 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 6 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 1.000. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 250, 
Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Horario de 
1 a 1 4 hs. En efectivo o con cheque certificado a 
la orden de "Banco de la Nación Argentina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.430 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 08/2006 

El Órgano de Control de Concesiones Viales 
llama a Licitación Pública Nacional N ° 08/2006 de 
la siguiente obra: 

Tipo de obra: Mejoras en travesía urbana 

RN N° 1 1 - Km. 787,23 Reconquista (Santa Fe) 

Plazo de la Obra: 10 meses. 

Presupuesto oficial: $ 5.590.000.- (IVA incluido). 

Fecha de apertura: 12 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 189, 6 o 
Piso, Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Con- 
trol de Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 1 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 2.000. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 250, 
Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Horario de 
1 a 1 4 hs. En efectivo o con cheque certificado a 
la orden de "Banco de la Nación Argentina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.431 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL 
DE CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 09/2006 

El Órgano de Control de Concesiones Viales 
llama a Licitación Pública Nacional N ° 09/2006 de 
la siguiente obra: 

Tipo de obra: Pavimentación de Calle Colecto- 
ra, Iluminación y construcción de Pasarelas Pea- 
tonales 

RN N°9 Las Talitas - Provincia de Tucumán 

Plazo de la Obra: 6 meses. 

Presupuesto oficial: $ 3.550.000.- (IVA incluido). 

Fecha de apertura: 12 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00 



Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 1 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 1.800. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 250, 
Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Horario de 
1 a 1 4 hs. En efectivo o con cheque certificado a 
la orden de "Banco de la Nación Argentina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). Teléfono 
de Consulta: (01 1 ) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.432 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 10/2006 - 
Obra Mejorativa N°201 

El Órgano de Control de Concesiones Viales 
llama a Licitación Pública Nacional N° 10/2006 
"Obra Mejorativa N ° 201 " de la siguiente obra: 

Repavimentación con concreto asfáltico, restau- 
ración de banquinas pavimentadas, reparaciones 
en ramas y carriles de los distribuidores del tra- 
mo, bacheos, sellado de fisuras, fresados y seña- 
lamiento horizontal. 

Ruta N N ° 9 Km. 96 - Km. 1 06 Provincia de Bue- 
nos Aires 

Plazo de obra: 6 meses. 

Presupuesto oficial: $ 9.000.320.- (IVA incluido). 

Fecha de apertura: 19 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 7 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 2.300. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 250, 
Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Horario de 
11 a 14 hs. En efectivo o con cheque certificado a 
la orden de "Banco de la Nación Argentina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.433 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 11/2006 - 
Obra Mejorativa N°214 

El Órgano de Control de Concesiones Viales 
llama a Licitación Pública Nacional N° 11/2006 
"Obra Mejorativa N ° 21 4" de la siguiente obra: 

Repavimentación con concreto asfáltico, restau- 
ración de banquinas pavimentadas, reparaciones 
en ramas y carriles de los distribuidores del tra- 
mo, bacheos, sellado de fisuras, fresados y seña- 
lamiento horizontal. 

RN N°9 Km. 157 - 206 Provincia de Buenos 
Aires 

Plazo de obra: 12 meses. 

Presupuesto oficial: $ 27.683.807.- (IVA inclui- 
do). 

Fecha de apertura: 19 de mayo de 2006. 
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Hora: 10:00 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 7 de abril de 2006. 

Valor del Pliego: $ 5.500. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 
250, Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Hora- 
rio de 1 1 a 1 4 hs. En efectivo o con cheque certi- 
ficado a la orden de "Banco de la Nación Argen- 
tina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.437 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES 
LLAMADOS A LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL - 
DECRETO P.E.N. N° 1915/04 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 12/2006- 
Obra Mejorativa N°218 

El Órgano de Control de Concesiones Viales 
llama a Licitación Pública Nacional N° 12/2006 
"Obra Mejorativa No 218" de la siguiente obra: 

Repavimentación con concreto asfáltico, ba- 
cheos, sellado de fisuras, fresados y señalamien- 
to horizontal 

RN N°34 Km. 66-86 Provincia de Santa Fe 

Plazo de obra: 8 meses. 

Presupuesto oficial: $ 14.344.167.- (IVA inclui- 
do). 

Fecha de apertura: 19 de mayo de 2006. 

Hora: 10:00 

Lugar de apertura: Av. Paseo Colón 1 89, 6 ° Piso, 
Capital Federal, OCCOVI (Órgano de Control de 
Concesiones Viales). 

Venta del pliego a partir del: 7 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 3.000. 

Lugar de venta de pliegos: Hipólito Yrigoyen 
250, Piso 7, Oficina 713 - Capital Federal. Hora- 
rio de 1 1 a 1 4 hs. En efectivo o con cheque certi- 
ficado a la orden de "Banco de la Nación Argen- 
tina". 

Entrega y consulta de pliegos: OCCOVI (Órga- 
no de Control de Concesiones Viales). 

Teléfono de Consulta: (01 1) 4349-7734. 

e. 28/03/2006 N° 508.438 v. 03/04/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
VIALIDAD NACIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N°48/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Ruta Nacional N ° 1 58 - Provincia de Cór- 
doba. 

Tramo: Villa María - Río Cuarto. 

Sección: Km. 161,000 - Km. 285,300. 

Tipo de obra: Fresado, bacheo superficial y pro- 
fundo, construcción de carpetines con terminado- 
ra con mezcla bituminosa en caliente. 

Presupuesto oficial: $ 3.071.000,00 al mes de 
octubre de 2005. 



Apertura de oferta: Se realizará el 05 de mayo 
de 2006 a las 12.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: Desde el 04 de abril 
de 2006. 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Valor del pliego: $ 1.536,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso - 
D.N.V. 

e. 29/03/2006 N ° 508.61 7 v. 20/04/2006 



INGENIERÍAS varias 



>ervicios 



COMUNICACIONES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 10/2006 
Expediente N° 15702/06 

OBJETO: Contratación e instalación de en- 
laces de telecomunicaciones. 

Se comunica que la apertura de ofertas fue pro- 
rrogada para el día 27/04/2006 a las 12.00 ho- 
ras. 

e. 29/03/2006 N° 508.486 v. 29/03/2006 



IMPRESOS 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 30/2006 
Expediente N° 100.093/06 

OBJETO: Diagramación e impresión de ocho 
(8) libros relacionados con temas monetarios, 
económicos y regulatorios. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266 (8 o Piso, Ofici- 
na 801, Edif. San Martín), Cap. Fed.,de 10:00 a 
15:00 horas, hasta el 06/04/2006, mediante una 
nota y/o tarjeta comercial identificatoria o fotoco- 
pia de inscripción de nuestro Registro de Pro- 
veedores con la cual obtendrá el 50% de dto. del 
valor del pliego. Los pliegos se abonan en efecti- 
vo o cheque de la empresa, en este último caso 
hasta 72 hs. hábiles anteriores a la fecha de aper- 
tura. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el 
sitio del BCRA en Internet: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 187,00.- 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
07/04/2006 a las 15:00 horas. 

Consultas: Las mismas se efectuarán en la Sub- 
gerencia General de Investigaciones Económicas 
del B.C.R.A., Reconquista 266 (Edificio Reconquis- 
ta 8°, Piso, Oficina N°802, teléfono 4-348-3500 
internos 3719 ó 3721) en días hábiles bancarios 
de 10.00 a 15.00 horas. 

e. 28/03/2006 N° 508.1 89 v. 29/03/2006 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N°74/2006 
OBRA PUBLICA (Ajuste Alzado) 
Expediente N° 14-22224/05 

OBJETO: Contratar los trabajos de conser- 
vación de la fachada y patio de aire luz, y tra- 
bajos complementarios, del inmueble sito en 
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N°1190, Capital 
Federal, encuadrando dicho procedimiento en 
lo previsto por la Ley 13.064. 

La Administración General del Poder Judicial de 
la Nación comunica la apertura de las ofertas para 
la Licitación Pública N ° 74/06 Obra Pública (Ajus- 
te Alzado). 

Presupuesto oficial: Pesos setecientos setenta 
y seis mil seiscientos setenta y dos ($ 776.672.-). 

Valor del pliego: Pesos doscientos cincuenta 
($ 250.-) 

Importe de la Garantía: Pesos siete mil sete- 
cientos sesenta y seis con 72/100 ($ 7.766,72). 

Venta de pliegos: Hasta el día 17/04/06 inclusi- 
ve, en la Dirección General de Administración Fi- 
nanciera - División Control de Recursos - Sarmien- 
to 877, Piso 8 o , Capital Federal, de lunes a vier- 
nes de 8 a 13 hs. 

Lugar de consulta y retiro de pliegos: Hasta el 
día 17/04/06 inclusive, en el Departamento de 
Estudios y Proyectos de la Dirección General de 
Infraestructura Judicial, Avda. R. S. Peña 1190, 
Piso 5°, Capital Federal. En sitio web: 
www.pjn.gov.ar 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 
1 9/04/06 inclusive, a coordinar con el Departamen- 
to de Coordinación Técnica de la Dirección Gene- 
ral de Infraestructura Judicial, Avda. R. S. Peña 
1190, Piso 5°, Capital Federal (4379-1383/88), 
fecha y hora de visita a efectos de recabar la per- 
tinente constancia, firmada por el funcionario de- 
signado por la autoridad, a fin de cumplimentar 
dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consul- 
tas: Hasta el día 21/04/06 inclusive, en la Direc- 
ción General de Infraestructura Judicial, a solici- 
tud escrita de los interesados. 

Lugar fecha y hora de la apertura: Dirección Ge- 
neral de Administración Financiera -Departamento 
de Compras-, Sarmiento 877, 6 o Piso, el día 28 
de abril de 2006 a las 10.00 hs. 

e. 08/03/2006 N ° 506.61 9 v. 29/03/2006 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N°20/2006 

POR LEY DE OBRAS PUBLICAS 

N° 13.064 

Expediente/s: DGMN,PJO,FG4 N° 114/06 

OBJETO: Provisión, instalación y puesta en 
marcha de una Subestación Transformadora 
de1600Kva. 

Lugar de consulta de pliegos y venta: Avda. Co- 
modoro Py 2055, 2 Piso, Of. 1 59, Capital Federal, 
de lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes 
de 08.00 a 12.00 hs., hasta el día anterior a la 
fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 540,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 26 de abril de 2006 
- 10.00 horas. 

e. 08/03/2006 N° 506.725 v. 29/03/2006 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

VILLA MARÍA 

LICITACIÓN OBRA PUBLICA N° 01/2006 

Ley 13.064 

Expediente N ° 05254/2005 

OBJETO: 7ma. Etapa "Biblioteca - 2° Fase - 
Terminación. 

Ubicación: Campus Ciudad Universitaria Av. Ar- 
turo Jauretche 1 555 Villa María - Córdoba. (Altura 
Ruta 9 km. 562). 

Plazo de ejecución: Nueve (9) meses. 

Garantía de oferta: Pesos nueve mil doscientos 
treinta con 00/100 ($ 9.230,00). 

Consulta y venta de pliegos: Secretaría Econó- 
mica Dirección de Compras y Contrataciones, San 
Juan 1 293 - 5900 - Villa María - Pcia. de Córdoba. 
TE. 0353-45391 00/1 01/1 05 interno 21 7. Días há- 
biles administrativos, en horario de 7.30 a 14 hs. 

Venta: Desde el 13 de marzo de 2006 hasta el 
26 de abril de 2006 en días hábiles administrati- 
vos de 8 a 13 hs. Lisandro de la Torre 252 - Villa 
María - Cba. (Secretaría Económica). 

Costo del pliego: Pesos un mil quinientos 00/1 00 
($1.500.00-). 

Presentación de ofertas: San Juan 1293 - Villa 
María - Cba. (Dirección de Compras y Contrata- 
ciones - Secretaría Económica). Plazo y horario: 
Hasta el día 05 de mayo de 2006 a las 10.30 ho- 
ras. 

Apertura de sobres: 05 de mayo de 2006 - Hora. 
10.30 hs. 

Lugar de apertura de sobres: Dirección de Com- 
pras y Contrataciones - San Juan 1 293 - Villa María 
-Cba. 

e. 13/03/2006 N° 507.089 v. 03/04/2006 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N°87/2006 
OBRA PUBLICA (Ajuste Alzado) 
Expediente N° 10-30780/04 

OBJETO: Contratar los trabajos para las 
obras de remodelación integral del edificio sito 
en la calle Paraguay 923, Capital Federal, sede 
de los Juzgados Federales de Ejecuciones Fis- 
cales Tributarias, encuadrando dicho procedi- 
miento en lo previsto por la Ley 13.064. 

La Administración General del Poder Judicial de 
la Nación comunica la apertura de las ofertas para 
la Licitación Pública N ° 87/06 Obra Pública (Ajus- 
te Alzado). 

Presupuesto oficial: Pesos doce millones cua- 
trocientos doce mil ochocientos noventa y nueve 
($12.412.899.-). 

Valor del Pliego: Pesos seis mil ($ 6.000.-) 

Importe de la Garantía: Pesos ciento veinticua- 
tro mil ciento veintiocho con 99/100 centavos 
($124.128,99). 

Venta de pliegos: Hasta el día 25/04/06 inclusi- 
ve, en la Dirección General de Administración Fi- 
nanciera - División Control de Recursos - Sarmien- 
to 877, Piso 8°, Capital Federal, de lunes a vier- 
nes de 8 a 13 hs. 

Lugar de consulta y retiro de pliegos: Hasta el 
día 25/04/06 inclusive, en la Dirección General de 
Infraestructura Judicial, Avda. R.S. Peña 1190, 
Piso 8 o , Capital Federal. Te. 4379-1383/1388. En 
sitio web: www.pjn.gov.ar 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 
27/04/06 inclusive, a coordinar con la autoridad 
que la Dirección General de Infraestructura Judi- 
cial oportunamente designe, fecha y hora de visi- 
ta a efectos de recabar la pertinente constancia, 
firmada por el Intendente de la zona, asignado para 
dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consul- 
tas: Hasta el día 02/05/06 inclusive, en la Depar- 
tamento de Estudios y Proyectos de la Dirección 
General de Infraestructura Judicial, Avda. R. S. 
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Peña 1190, Piso 5°, Of. 54, Capital Federal, a 
solicitud escrita de los interesados. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección 
General de Administración Financiera -Departa- 
mento de Compras-, Sarmiento 877, 6° Piso, el 
día 09 de mayo de 2006 a las 1 0:00 hs. 

e. 16/03/2006 N° 507.207 v. 06/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS 

HIDRICOS 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 3/2006 

OBJETO: "Desagües pluviales del acceso 
Norte a la Capital Federal y la Avenida Gene- 
ral Paz - Aliviador Arroyo Cildañez - Desviador 
de excedentes de la Subcuenca Villa Insupe- 
rable". 

La Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente obra. 

Presupuesto oficial: $ 63.205.108.- 

Plazo de ejecución de la Obra: 900 días corri- 
dos. 

Consulta de pliegos: Dirección Nacional de Pro- 
yectos y Obras Hídricas - H.Yrigoyen 250, Piso 
11 "-Oficina 11 41 -Cap. Fed. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de 
Administración, Coordinación Área Tesorería, H. 
Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 713 - Cap. Fed. 
Horario de atención: 1 0.00 a 1 4.00 hs. A partir del 
15/03/06. 

Presentación y apertura: Salón Microcine del Mi- 
nisterio de Economía y Producción, Hipólito Yri- 
goyen 250, Piso 5 o , Capital Federal. 

Nota: Las propuestas serán recibidas el día 25 
de abril de 2006 de 1 1 .00 a 14.00 hs. La presen- 
tación se hará personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo. 

Fecha de apertura: 25 de abril de 2006 - Hora: 
14.00. 

Valor del pliego: Pesos diez mil ($ 10.000,00). 
Cheque certificado a la orden del Banco de la Na- 
ción Argentina y la leyenda "Para ser depositado 
en la Cuenta N° 251 0/46 - Recaudación T.G.N.". 
e. 14/03/2006 N° 507.367 v. 04/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2006 

Expediente N° S01 -0323336/2005 

OBJETO: "Remodelación General y de las 
Instalaciones Complementarias del Edificio del 
Hotel Lugones dentro del Predio del Centro Na- 
cional de Alto Rendimiento Deportivo-Cenard, 
sito en Crisólogo Larralde 1050, Capital Fede- 
ral". 

La Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Dirección Nacional de Arquitectura llama a Licita- 
ción Pública la siguiente obra. 

Presupuesto oficial: $ 1 .400.000,00. 

Plazo de ejecución de la Obra: 4 meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y Con- 
trataciones, H.Yrigoyen 250, Piso 7 o , Oficina 710, 
Cap. Fed. Horario de atención: 10.00 a 16.00 
horas. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de 
Administración, Coordinación Área Tesorería, H. 
Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 713 - Cap. Fed. 
Horario de atención: 10.00 a 14.00 hs. 



Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes, Hipólito Yrigoyen 250, Capital Federal. Pre- 
sentación: Piso 7°, Oficina 71 0. Apertura: Piso 7°, 
Oficina 701 . 

Nota: Las propuestas serán recibidas el día 1 1 
de abril de 2006 hasta las 14.00 hs. La presenta- 
ción se hará personalmente o a través de perso- 
na autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo. 

Fecha de apertura: 1 1 de abril de 2006 - Hora: 
15.00. 

Valor del pliego: Pesos mil ($ 1 .000,00). Che- 
que certificado a la orden del Banco de la Nación 
Argentina y la leyenda "Para ser depositado en la 
Cuenta N° 251 0/46 - Recaudación T.G.N.". 

e. 14/03/2006 N° 507.375 v. 04/04/2006 



MINISTERIO DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL MENDOZA 

PROGRAMA DE APOYO 

PARA EL DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 

LICITACIÓN N° 01/2005 

OBJETO: Obras Públicas. 

Presupuesto oficial: $ 605.047,58. 

"Construcción Laboratorio Electrónica 1 Q piso, 
2 Q etapa". 

Provincia de Mendoza. 

Lugar de retiro o consulta de pliegos: Universi- 
dad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 
Mendoza, Rodríguez 273, Mendoza, Pcia. de 
Mendoza. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
13/03/06. 

Lugar de presentación de las ofertas: Rodríguez 
273 - Mendoza - Pcia. de Mendoza. 

Fecha de apertura: 19 de abril de 2006. 

Hora de apertura: 1 8.00 horas. 

Valor del pliego: $ 600,00. 

Valor de la garantía de la oferta: 1% del presu- 
puesto oficial. 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú- 
blica y Servicios 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
e. 13/03/2006 N° 507.398 v. 03/04/2006 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03 
Expediente N° 72247 

OBJETO: Restauración Biblioteca - Facultad 
de Humanidades y Artes. 

Lugar de consulta de pliegos: Dirección Gene- 
ral de Contrataciones, Maipú 1065, Of. 246, 2do. 
Piso - TE. 0341-4201241, 2000 Rosario, en el 
horario de 9 a 12 hs. 

Lugar de venta de pliegos: Dirección General 
de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso, de 9 a 1 2 hs. 

Valor del pliego: $ 100,00. 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General 
de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Fecha del acto de apertura: 12/04/2006 a las 
10 hs. 

e. 16/03/2006 N° 507.465 v. 30/03/2006 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 16/2006 

POR LEY DE OBRAS PUBLICAS 

N° 13.064 

Expediente/s: DGMN,PJO,FG4 N° 108/06 

OBJETO: Prórroga de fecha de apertura de 
la Licitación Pública N ° 1 6/06 por construcción 
Liceo Naval Almirante Brown. 

Lugar de consulta de pliegos y venta: Avda. Co- 
modoro Py 2055, 2 Piso, Of. 1 59, Capital Federal, 
de lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes 
de 08.00 a 12.00 hs., hasta 72 horas hábiles an- 
tes de la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 8.000,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 20 de abril de 2006 
- 10.00 horas. 

e. 15/03/2006 N° 507.469 v. 29/03/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
LICITACIÓN PUBLICA N°66/2006 
Expediente N ° 251 641 /03 

OBJETO: Adecuaciones en Edificio Sede Re- 
gión Paraná. 

Lugar de apertura: Departamento Administra- 
ción de Compras. 

Fecha de apertura: 12/05/2006 - Hora: 1 1 :30. 

Valor del pliego: $ 400.00. 

Consultas y adquisición de pliegos: Dep. Adm. 
Compras o en www.afip.gov.ar 

Teléfonos/Fax: 4347-2845/2927/2924 - Fax: 
4347-2843. 

Domicilio de Compras: H. Yrigoyen 370, Piso 
5 o Oficina 5830. 

Días y horarios: Días hábiles administrativos de 
10.00 a 15.30 hs. 

Observaciones: -Obra Pública- 

Ultimo día p/adquirir pliego: 21/04/06. 

Único día de visita: 24/04/06. 

Ultimo día p/consultas escritas: 28/04/06. 

Monto garantía de oferta: $ 15.000,00. 



NOTA: Se publica nuevamente en razón de 
haber aparecido con error de imprenta en las edi- 
ciones de los días 1 7 al 28 de marzo de 2006. 

e. 29/03/2006 N° 507.736 v. 20/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PUBLICA N°3/2006 

Expediente N° S01 -0403007/2005 

OBJETO: Remoción de la actual pista de car- 
bonilla, bordillos, barandas mástiles, canchas 
de fútbol, plataforma de softball, demolición 
del camino perimetral y ejecución de la nueva 
pista de preparación con sus zonas de salto y 
lanzamientos, provisión e instalación de sola- 
do sintético, canaleta plástica de drenaje, bor- 
dillo interno y equipamiento certificado por la 
I.A.F.F. (International Asociation of Athletics 
Federations) dentro del Predio del Centro Na- 
cional de Alto Rendimiento Deportivo- 
C.E.N.A.R.D., sito en Crisólogo Larralde 1050, 
Capital. Federal. 



La Secretaría de Obras Públicas a través de la 
Dirección Nacional de Arquitectura llama a Licita- 
ción Pública la siguiente obra. 

Presupuesto oficial: $ 5.338.007,73 

Plazo de ejecución de la obra: 5 meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y Con- 
trataciones, H. Yrigoyen 250 - Piso 7° - Oficina 
71 - Cap. Fed. Horario de atención: 1 0.00 a 1 6.00 
horas 

Adquisición de pliegos: Dirección General de Ad- 
ministración, Coordinación Área Tesorería, H.Yri- 
goyen 250 - Piso 7 o - Oficina 713 - Cap. Fed. Ho- 
rario de atención: 10.00 a 14.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes., Hipólito Yrigoyen 250, Capital Federal. 

Presentación: Piso 7°, Oficina 710. 

Apertura: Piso 5°, Salón Microcine. 

Nota: Las propuestas serán recibidas el día 1 9 
de abril de 2006 hasta las 14.00 hs. La presenta- 
ción se hará personalmente o a través de perso- 
na autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo ni propuestas fuera de plazo. 

Fecha de apertura: 19 de abril de 2006 - Hora: 
15.00 

Valor del pliego: Pesos cinco mil ($ 5.000,00). 
Cheque certificado a la orden del Banco de la 
Nación Argentina y la leyenda "Para ser deposita- 
do en la Cuenta N° 251 0/46-Recaudación T.G.N." 
e. 20/03/2006 N° 507.904 v. 10/04/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2006 
Expediente N ° 25441 0/04 

OBJETO: Adecuaciones varias edificio Hipó- 
lito Yrigoyen 2251. 

Lugar de apertura: Departamento Administra- 
ción de Compras. 

Fecha de apertura: 12/05/2006 - Hora: 15:30. 

Valor del pliego: $ 700.00. 

Consultas y adquisición de pliegos: Dep. Adm. 
Compras o en www.afip.gov.ar 

Teléfonos/Fax: 4347-2845/2927/2924 - Fax: 
4347-2843. 

Domicilio de Compras: H. Yrigoyen 370, Piso 
5 o Oficina 5830. 

Días y horarios: Días hábiles administrativos de 
10.00 a 15.30 hs. 

Observaciones: -Obra Pública- 

Ultimo día p/venta de pliego: 21/04/06. 

Único día de visitas: 26/04/06. 

Ultimo día p/consultas escritas. 28/04/06. 

Garantía de oferta: $ 37.500,00. 

e. 21/03/2006 N ° 508.01 3 v. 1 1/04/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 63/2006 
Expediente N ° 256549/05 

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral 
Edificio AFIP Central, Hip. Yrigoyen 370 
C.A.B.A. 

Lugar de apertura: Departamento Administra- 
ción de Compras. 

Fecha de apertura: 09/05/2006 - Hora: 1 1 :30. 

Valor del pliego: $ 700.00. 

Consultas y adquisición de pliegos: Dep. Adm. 
Compras o en www.afip.gov.ar 

Teléfonos/Fax: 4347-2845/2927/2924 - Fax: 
4347-2843. 

Domicilio de Compras: H. Yrigoyen 370, Piso 
5 o Oficina 5830. 

Días y horarios: Días hábiles administrativos de 
10.00 a 15.30 hs. 

Observaciones: -Obra Pública- 

Ultimo día p/venta de pliego: 21/04/06. 
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Único día de visitas: 25/04/06. 

Ultimo día p/consultas escritas. 27/04/06. 

Garantía de oferta: $ 30.000,00. 

e. 21/03/2006 N ° 508.01 6 v. 1 1 /04/2006 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2006 

POR LEY DE OBRAS PUBLICAS 

N° 13.064 

Expediente/s: DGMN,PJO,FG4 N° 49/06 

OBJETO: Prórroga fecha de apertura de la 
Licitación Pública N° 12/06 por construcción 
del Edificio Instituto Universitario Naval. 

Lugar de consulta de pliegos y venta: Avda. Co- 
modoro Py 2055, 2 Piso, Of. 1 59, Capital Federal, 
de lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes 
de 08.00 a 12.00 hs., hasta 07 de abril de 2006. 

Valor del pliego: $ 8.000,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 1 8 de abril de 2006 
- 10.00 horas. 

e. 22/03/2006 N° 508.099 v. 07/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 5/2006 

Expediente N ° S01 -0323652/2005 

OBJETO: Remodelación y ampliación de ins- 
talaciones complementarias en el Centro Ar- 
gentino de Información Deportiva (C.A.I.D.) de 
la Secretaría de Deporte, sito en Crisólogo La- 
rralde 1050 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

La Secretaría de Obras Públicas a través de la 
Dirección Nacional de Arquitectura llama a Licita- 
ción Pública la siguiente obra. 

Presupuesto oficial: $ 816.900,00. 

Plazo de ejecución de la obra: 10 meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y Con- 
trataciones, H.Yrigoyen 250, Piso 7 o , Oficina 710, 
Cap. Fed. - Horario de atención: 10.00 a 16.00 
horas. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de Ad- 
ministración, Coordinación Área Tesorería, H.Yri- 
goyen 250, Piso 7°, Cap. Fed. Horario de aten- 
ción: 10.00 a 14.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes, Hipólito Yrigoyen 250, Capital Federal. 

Presentación: Piso 7°, Oficina 710. 

Apertura: Piso 7 o , Oficina 701 . 



NOTA: Las propuestas serán recibidas el día 
21 de abril de 2006 hasta las 1 4.00 hs. La presen- 
tación se hará personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo ni propuestas fuera de plazo. 

Fecha de apertura: 21 de abril de 2006 - Hora: 
15.00. 

Valor del pliego: Pesos ochocientos ($ 800,00). 
Efectivo o cheque certificado a la orden del Banco 
de la Nación Argentina y la leyenda "Para ser de- 
positado en la Cuenta N°2510/46-Recaudación 
T.G.N.". 

e. 22/03/2006 N° 508.1 24 v. 12/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 6/2006 

Expediente N° S01 -0430363/2005 

OBJETO:Trabajos de provisión e instalación 
de ascensor; ampliación del gimnasio de pe- 
sas; reparación y completamiento de la insta- 
lación eléctrica y el sistema de detección de 
incendios; realización de túneles de inspección 
en el Complejo Natatorio y Construcción de 
Plazas y Senderos en el CE.N.A.R.D. sito en 
Crisólogo Larralde 1050, Capital Federal. 

La Secretaría de Obras Públicas a través de la 
Dirección Nacional de Arquitectura llama a Licita- 
ción Pública la siguiente obra. 

Presupuesto oficial: $ 1 .921 .056,62. 

Plazo de ejecución de la obra: 5 meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y Contra- 
taciones, H.Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 710, Cap. 
Fed. - Horario de atención: 10.00 a 16.00 horas. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de Ad- 
ministración, Coordinación Área Tesorería, H.Yri- 
goyen 250, Piso 7°, Cap. Fed. Horario de aten- 
ción: 10.00 a 14.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes, Hipólito Yrigoyen 250, Capital Federal. 

Presentación: Piso 7°, Oficina 710. 

Apertura: Piso 7 o , Oficina 701 . 



NOTA: Las propuestas serán recibidas el día 
24 de abril de 2006 hasta las 1 4.00 hs. La presen- 
tación se hará personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo ni propuestas fuera de plazo. 

Fecha de apertura: 24 de abril de 2006 - Hora: 
15.00. 

Valor del pliego: Pesos mil quinientos 
($ 1.500,00). Efectivo o cheque certificado a la 
orden del Banco de la Nación Argentina y la le- 
yenda "Para ser depositado en la Cuenta 
N°2510/46-Recaudación T.G.N.". 

e. 22/03/2006 N° 508.1 26 v. 12/04/2006 



IVC INSTITUTO DE VIVIENDA gobBsAs 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 137/2005 

OBJETO: Se llama a Licitación Pública 
N° 137/05 para la construcción de viviendas 
para el Programa Recuperación de la Traza Ex 
AU 3 - Barrio Almagro, Calle Medrano N°765, 
18 Viviendas /tipología Planta Baja + 10 Pisos. 

Programa Recuperación de la Traza Ex AU 3 - 
Barrio Almagro, Calle Medrano N ° 765, 1 8 Vivien- 
das / tipología Planta Baja + 1 Pisos. 

Precio Tope: $2,100,000.00. 

Lugar y fecha donde pueden retirarse o consul- 
tar los pliegos: Carlos Pellegrini N° 179, 3 o Piso, 
Capital Federal, Departamento de Compras y Eva- 
luación de Ofertas, en el horario de 9:30 a 14 hs. 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 

Valor del pliego: $ 400.00 - $ 40.00. 

Plazo de obra: 14 meses. 

Lugar de presentación de las ofertas: Carlos Pe- 
llegrini 179, 3 o Piso, Capital Federal, República 
Argentina, a partir de este anuncio y hasta las 
1 1 :00 hs. del día 23 de mayo de 2006. Vencido 
este plazo, no se recibirán más propuestas. 

e. 29/03/2006 N° 508.553 v. 20/04/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N°08/2006 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Construc- 
ción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloa- 



cales - Chascomús, Provincia de Buenos Ai- 
res". 

Ejecuta: Ente Nacional de Obras Hídricas de Sa- 
neamiento. 

Fecha de apertura: 06 de junio de 2006, a las 
1 1 horas. 

Presupuesto oficial: $ 13.725.161,44. 

Plazo de ejecución: 1 8 meses 

Consulta y adquisición de pliegos: A partir del 4 
de mayo de 2006 en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento - ENOHSA - Av. Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 1 1 °, Capital Federal, en el 
horario de 1 0,00 hs. a 1 6,00 hs, o a través del si- 
tio de Internet: www.enohsa.gov.ar 

Precio del pliego: $ 3.000,00 en efectivo o che- 
que certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras Hí- 
dricas de Saneamiento - ENOHSA - Av. Leandro 
N. Alem 628, Piso 12°, Capital Federal. Las pro- 
puestas serán recibidas hasta el día de la apertu- 
ra en el horario de 1 0.00 hs, a 1 1 .00 hs. La pre- 
sentación será realizada personalmente o a tra- 
vés de persona autorizada por la empresa. No se 
aceptarán envíos por correo. 

e. 29/03/2006 N°508.572 v. 31/03/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N°06/2006 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Construc- 
ción de Planta Depuradora Cloacal y Redes 
Cloacales - Gral. Mosconi - Provincia de Sal- 
ta". 

Ejecuta: Ente Nacional de Obras Hídricas de Sa- 
neamiento. 

Fecha de apertura: 28 de abril de 2006, a las 1 1 
horas. 

Presupuesto oficial: $ 1 1 .525.331 ,00. 

Plazo de ejecución: 1 2 meses 

Consulta y adquisición de pliegos: A partir del 
28 de Marzo de 2006 en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento - ENOHSA - Av. Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 1 1 °, Capital Federal, en el 
horario de 1 0,00 hs. a 1 6,00 hs, o a través del si- 
tio de Internet: www.enohsa.gov.ar 

Precio del pliego: $ 3.000,00 en efectivo o che- 
que certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras Hí- 
dricas de Saneamiento - ENOHSA - Av. Leandro 
N. Alem 628, Piso 12°, Capital Federal. Las pro- 
puestas serán recibidas hasta el día de la apertu- 
ra en el horario de 1 0.00 hs. a 1 1 .00 hs. La pre- 
sentación será realizada personalmente o a tra- 
vés de persona autorizada por la empresa. No se 
aceptarán envíos por correo. 

e. 28/03/2006 N° 508.573 v. 19/04/2006 



SEGUROS 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE TURISMO 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES LEY N° 22.351 
LICITACIÓN PUBLICA N°01/2006 
Expediente N° 1088/05 

OBJETO: La cobertura de seguros destina- 
dos al parque automotor de esta Administra- 
ción, por el término de un (1) año con opción a 
prórroga por parte de esta Administración por 
un período igual. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Retiro o adquisición de pliegos: Por Internet 
(www.argentinacompra.gov.ar), de acuerdo a la 



Resolución 24/02004 de la Subsec. de la Gestión 
Pública, o personalmente en el Departamento de 
Contrataciones y Servicios, sito en Alsina 1418, 
4 o Piso, Oficina 405, Capital Federal. Hasta el día 

10 del mes de abril de 2006, de 14 a 16 horas. 
Costo del pliego en el caso de ser retirados del 

Dto. de Contrataciones y Servicios: Pesos cinco 
($5.-). 

Consulta de pliegos: En el Departamento de 
Contrataciones y Servicios, sito en Alsina 1418, 
4 o Piso, Oficina 405, Capital Federal, o en el sitio 
de internet antes mencionado. Hasta el día 1 del 
mes de abril de 2006, de 14 a 16 horas. 

Presentación de ofertas: En el Departamento 
de Contrataciones y Servicios, sito en Alsina 1418, 
4 o Piso, Oficina 405, Capital Federal. Hasta el día 

1 1 del mes de abril de 2006, a las 1 5.00 horas. 
Acto de apertura: En el Departamento de Con- 
trataciones y Servicios, sito en Alsina 1418,4° Piso, 
Oficina 405, Capital Federal. El día 1 1 del mes de 
abril de 2006, a las 15.00 horas. 

e. 29/03/2006 N° 508.587 v. 30/03/2006 



SERVICIOS DIVERSOS 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 088/2006 
Expediente N ° 603.961 /04 

OBJETO: Remodelación de módulos sanita- 
rios en la Facultad de Derecho. 

Dirección General de Contrataciones - Área 
Obras y Servicios: Viamonte N°430, Planta Baja, 
Oficina 3 (1053) Capital Federal. Tel.: 4510/1100 
interno: 1110. Atención de lunes a viernes de 1 0.00 
a 14.00 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones - Área Obras y Servi- 
cios. 

Valor de pliego: $ 150.- 

Venta de pliego hasta el día: 1 7 de abril horario 
de 10.00 a 14.00 indefectiblemente. 

Visita de obra: Se realizará el día 19 de abril de 
2006 a las 15.00 horas. Lugar de encuentro ofici- 
na de mantenimiento de la Facultad de Derecho, 
sito en Av. Figueroa Alcorta 2263 de la Capital 
Federal. 

Consultas de las empresas hasta: 24 de abril 
de 2006 inclusive. 

Apertura: 04 de mayo de 2006, a las 16.00 ho- 
ras. 

e. 21/03/2006 N° 507.948 v. 04/04/2006 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N°INM-1074 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N°INM-1074, para los trabajos de "Proyecto, 
diseño y construcción de la instalación contra 
incendio (rociadores automáticos) del 2° y 3° 
subsuelo" en el edificio ubicado en Bmé. Mitre 
343. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
12/04/06 a las 13:00 hs., en el Área Compras y 
Contrataciones, Departamento de Inmuebles, Bar- 
tolomé Mitre 326, 3er. Piso, Oficina 311 (1036) 
Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada De- 
pendencia. 

Costo estimado: $ 180.000.- + IVA. 

Valor del pliego: $200.- 

e. 28/03/2006 N°508.403 v. 31/03/2006 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-941 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° INM-941, para los trabajos de "Reparacio- 
nes varias y la pintura de las cuatro fachadas 
y el salón contaduría" en el edificio sede de la 
Sucursal Flores. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
17/04/06 a las 13:30 hs., en el Área Compras y 
Contrataciones, Departamento de Inmuebles, Bar- 
tolomé Mitre 326, 3er. Piso, Oficina 311 (1036) 
Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada De- 
pendencia, y en la Sucursal Flores. 

Costo estimado: $ 191.000.- no inc. IVA. 

Valor del pliego: $200.- 

e. 28/03/2006 N°508.405 v. 31/03/2006 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N°INM-1 071 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N°INM-1071, para los trabajos de "Construc- 
ción, transporte e instalación de dos tesoros 
móviles con cajas de seguridad para alquiler" 
en Sucursales Varias. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
17/04/06 a las 12:30 hs., en el Área Compras y 
Contrataciones, Departamento de Inmuebles, Bar- 
tolomé Mitre 326, 3er. Piso, Oficina 311 (1036) 
Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada De- 
pendencia. 

Costo estimado: $ 68.000.- no inc. IVA. 

Valor del pliego: $ 100.- 

e. 28/03/2006 N° 508.407 v. 31/03/2006 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 

FÍSICO 

LICITACIÓN PUBLICA N°01/2006 

(LEY 13.063) 

OBJETO: Cubierta de techos, cielorrasos y 
varios en Secretaría de Planeamiento Físico - 
2° llamado". 

Lugar de consulta de pliegos: Secretaría de Pla- 
neamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Ñores Martí- 
nez N°2200, Ciudad Universitaria (5000) Córdo- 
ba. 

Valor del pliego: $230.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Secreta- 
ría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras). 

Apertura: 04/04/06 - 1 1 horas. 

e. 28/03/2006 N° 508.480 v. 29/03/2006 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
CONCURSO PUBLICO N° 05/2006 
Legajo de Compra N ° 36/06 

OBJETO: Adecuación de Locales para Gabi- 
nete CAD. 

Ubicación: Departamento de Ingeniería Aveni- 
da Alem 1253 - Bahía Blanca. 

Lugar de consulta o retiro de pliegos: Desde el 
29 de marzo de 2006, de 08.30 hs. a 12.00 hs., 



en la Dirección de Contrataciones, Avenida Colón 
80, 2do. Piso, tel-fax 0291 4595053 o bien en el 
sitio de internet de la Oficina Nacional de Contra- 
taciones cuya dirección es: www.onc.mecon. 
gov.ar, accediendo al link Transparencia, o en la 
U.A.E.R, H. Irigoyen 1287 - Capital Federal, Tel. 
011-43814407. 

Presupuesto oficial: $ 26.013,00. 

Valor del pliego: $ 0,00. 

Lugar de presentación de las ofertas: Departa- 
mento de Adjudicaciones, Dirección de Contrata- 
ciones, Avenida Colón 80, 2 "Piso- Bahía Blanca. 

Apertura: 10/04/2006 - 10.00 hs. 

e. 29/03/2006 N ° 508.51 8 v. 29/03/2006 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 

YACIMIENTO CARBONÍFERO 

RIO TURBIO 

INTERVENCIÓN DTO. 1034/02-810/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 16/2005- 

SEGUNDO LLAMADO 

Expte. N°S01:1 4078/2005 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE CONTINUO DE 

MINERAL 

La presente circular se emite a los fines de res- 
ponder a las consultas formuladas por la firma KO- 
PEX S.A. con fecha 1 3 de marzo de 2006, y por la 
empresa KRK LATINOAMERICANA S.A., con fe- 
cha 15 del mismo mes y año. 

Consultas formuladas por KOPEX S.A. 

1. En el plano N°4 de boca de la mina/mina 
N ° 3 y 4, es posible la alimentación de 220 v, y si 
se puede transmitir los datos de los sensores de 
este lugar por superficie (por cable, de manera 
inalámbrica. 

RESPUESTA: Es posible la alimentación con 
220 V. Con referencia a la transmisión por super- 
ficie de manera inalámbrica, es una solución téc- 
nica que debe ser analizada y resuelta por el pro- 
veedor. 

2. ¿El ventilador principal está situado en la su- 
perficie o dentro de la galería? 

RESPUESTA: El ventilador está ubicado en su- 
perficie. 

3. Por favor manden el dibujo de la colocación 
del ventilador principal junto con los dibujos y 
medidas de las canalones y compuertas de venti- 
lación. 

RESPUESTA: Los planos y esquemas disponi- 
bles forman parte del Pliego de la licitación. 

4. ¿Si el motor del ventilador funciona con una 
velocidad de rotación constante o se puede regu- 
larlo y cómo? (por ej., "soft start" o cambio de ve- 
locidad, triángulo-estrella). Si nos pueden enviar 
la carta de catálogo de dicho motor, 

RESPUESTA: La velocidad de rotación es cons- 
tante. 

5. ¿Está en el ventilador el engranaje entre el 
motor y el rotor? 

RESPUESTA: No. 

6. ¿Por favor manden dibujos técnicos exactos 
de compuertas y de canales de ventilación al lado 
del ventilador y del sistema de sensores existen- 
tes? 

RESPUESTA: Los planos y esquemas disponi- 
bles forman parte del Pliego de la licitación. 

7 ¿Se pueden instalar los equipos de control 
alimentadores de este ventilador en la superficie 
a 30 metros desde el ventilador? 

RESPUESTA: Se debe cumplir al respecto las 
normativas internacionales de seguridad detalla- 
das en el Pliego. 

8. ¿Hay algún edificio en la superficie cerca del 
ventilador. 

RESPUESTA: Si, se encuentra el edificio de 
transformación y alimentación del mismo. 

9. ¿El sistema automático de conexión y de des- 
conexión funciona una conexión y una desco- 
nexión como un ordenador sin decisión final de 
una persona o después de la decisión final de una 



persona inmediatamente al recibir una instrucción 
del ordenador. 

RESPUESTA: Por seguridad en todos los ca- 
sos intervendrá una persona la que confirmará y 
ejecutará las acciones correspondientes, en fun- 
ción de la información dada por el ordenador. 

10. Por favor presenten un dibujo ejemplar de 
tama de ventilación marcada en la vía de los trans- 
portadores de cinta 

RESPUESTA: El esquema de los tabiques de 
ventilación se encuentra en el Pliego. 

1 1 . En el esquema de construcción de tamas 
de ventilación (Planos 20-23) por favor marquen 
los transportadores de cintas construidos (o pla- 
neados). 

RESPUESTA: El sistema de cintas transporta- 
doras principal está montado en la galería 1 P5, 
su ubicación se debe verificar durante la visita 
exigida por el Pliego. 

12. Por favor faciliten las medidas de galerías 
en los lugares donde se usarán las bandas. 

RESPUESTA: Las medidas de las galerías es- 
tán en el rango de 18-20 m2 de superficie. 

Consultas formuladas por KRK LATINOAMERI- 
CANA S.A. 

1 . ¿Se puede sustituir el sistema de comunica- 
ción de fibra óptica por un sistema de comunica- 
ción por cable siempre que esto nos garantice 
parámetros adecuados de velocidad y seguridad? 

RESPUESTA: Sólo se admitirá la sustitución de 
fibra óptica por cable si se demuestra fehaciente- 
mente y se garantiza igual prestación en cuanto a 
la velocidad de transmisión de datos, y distancias 
máximas de alcance para la transmisión y deberá 
cumplir con los requisitos en cuanto a seguridad 
en minas subterráneas de carbón de acuerdo al 
Pliego. 

2. En el pliego técnico se define la capacidad de 
ampliación como el 20% de pares libres. Se puede 
considerar el 20% de ampliación de equipos en tér- 
minos de energía en seguridad intrínseca. 

RESPUESTA: Cualquiera sea la tecnología uti- 
lizada, se deberá poder incrementar el número de 
sensores en un 20%, debiéndose poder transmitir 
la información a la central de monitoreo para su 
procesamiento e información que correspondie- 
re. 

3. Alimentación a detectores: Si son detectores 
de seguridad intrínseca, se puede considerar la 
tensión de alimentación diferente a 1 10- 120 vol- 
tios. 

RESPUESTA: Esta tensión es la máxima admi- 
tida, se podrá utilizar una tensión diferente la cual 
debe ser menor y deberá cumplir con las normas 
de seguridad para minas subterráneas de carbón 
de acuerdo al Pliego. 

4. Sistemas de eliminación de incendios: ¿Pode- 
mos suponer que el suministro de agua en caudal y 
presión resultante de los proyectos de extinción lo 
suministra la mina en cada punto requerido? 

RESPUESTA: No, el oferente deberá realizar 
toda la ingeniería del sistema y las obras necesa- 
rias, se sugiere considerar la instalación de cañe- 
rías para la red de incendio, pudiendo utilizar la 
toma de agua que posee YCRT en el Río Prima- 
vera, debiendo readecuar la actual sala de bom- 
bas o instalar una nueva. 

5. Obra Minera para la instalación de partes de 
aislamiento y tabiques para la regulación de aire 
la realizara la mina según indicaciones del ofe- 
rente? 

RESPUESTA: La mina posee línea de aire com- 
primido, las derivaciones extensiones necesarias 
serán diseñadas e instaladas por el oferente. 

e. 29/03/2006 N° 508.584 v. 29/03/2006 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N°21/2006 

POR LEY DE OBRAS PUBLICAS 

N° 13.064 

Expediente/s: DGMN,PJO,FG4 N° 120/06 

OBJETO: Mantenimiento y reparación del 
montacarga del Buque Escuela Fragata A.R.A. 
"Libertad". 



Lugar de consulta de pliegos y venta: Avda. Co- 
modoro Py 2055, 2 Piso, Of. 1 59, Capital Federal, 
de lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes 
de 08.00 a 1 2.00 hs. Hasta el día anterior a la fe- 
cha de apertura. 

Valor del pliego: $ 70,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 20 de abril de 2006 
- 10.00 horas. 

e. 28/03/2006 N° 508.589 v. 03/04/2006 



MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE 

DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA N° 1/2006 

OBJETO: Refuncionalización de espacios y 
provisión de mobiliario. 

Visita de obra el día 1 de abril de 2006 a las 1 1 
horas piso 4 ° ala Moreno Dirección de Despacho. 

Lugar de retiro o consulta de pliegos: Av. 9 de 
Julio 1925, R 3 o , Capital Federal. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Lugar de presentación de ofertas: Av. 9 de Julio 
1925, P. 3°, Cap., Depto. de Compras. 

Lugar de apertura: Depto. de Compras. 

Fecha apertura: 17/04/2006 - 15.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar 

e. 29/03/2006 N° 508.591 v. 30/03/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE TURISMO 
CONCURSO PUBLICO NACIONAL 
N° 01/2006 

Expediente N° 441/06 

OBJETO: Concurso de diseño, construcción, 
instalación y desarme de un stand de 406 m2 
en la Feria de Exposiciones 2006 - Bilbabo - 
España. 

Clase: Etapa Única (un sobre) 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Suipacha 1111 

- Piso 22 o - Capital Federal, Depto. Compras. Por 
internet desde: www.onc.mecon.gov.ar link trans- 
parencia. Plazo: hasta 24 horas antes del acto de 
apertura. Horario: de 1 a 1 3 y de 1 4 a 1 6 hs. (lun- 
vier). 

Costo del pliego: $ 0. 

Consulta de pliegos: Suipacha 1 1 1 1 - Piso 22 ° - 
Capital Federal, Depto. Compras. Por internet des- 
de: www.onc.mecon.gov.ar link transparencia. Pla- 
zo: hasta 72 horas antes del acto de apertura. Ho- 
rario: de 10 a 13 y de 14 a 16 hs. (lun-vier). Solóse 
contestarán consultas que se efectúen por escrito. 

Recepción de ofertas: Suipacha 1 1 1 1 - Piso 22° 

- Capital Federal, Depto. Compras. Plazo: hasta 
el 20 de abril de 2006, 11.00 hs. 

Acto de apertura: Suipacha 1 1 1 1 - Piso 22° - 
Capital Federal, Depto. Compras. 20 de abril de 
2006-1 1.00 hs. 

e. 29/03/2006 N ° 508.61 5 v. 30/03/2006 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LABORATORIOS 

E INSTITUTOS DE SALUD 

"DR. CARLOS G. MALBRAN" 

- INP "DR. MARIO FATALA CHABEN" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2006 

Ejercicio: 2006 

Expediente N° 1-2002-2095000249/06-8 

OBJETO: Servicio de recolección de resi- 
duos, con destino al INP "Dr. Mario Fatala Cha- 
ben". 
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Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adquisición de pliego: Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos 
G. Malbrán", Depto. de Administración de Bienes, 
Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) Capi- 
tal Federal, Tel.: 4303-1803. Desde el 29/03/06 
hasta el día 05/04/06 de 10.00 a 16.00 hs. 

Consultas del pliego: Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos 
G. Malbrán", Depto. de Administración de Bienes, 
Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) Capi- 
tal Federal, Tel.: 4303-1803. Desde el 29/03/06 
hasta el día 05/04/06 de 10.00 a 16.00 hs. 

Presentación de ofertas: Administración Nacio- 
nal de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Car- 
los G. Malbrán", Depto. de Administración de Bie- 
nes, Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) 
Capital Federal, Tel.: 4303-1803. Hasta el 
06/04/2006 hasta las 10.30 hs. 

Acto de apertura: Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. 
Malbrán", Depto. de Administración de Bienes, 
Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) Capi- 
tal Federal. 06/04/2006 a las 1 1 .00 hs. 

Observaciones Generales: El Pliego de Ba- 
ses y Condiciones Particulares de este proce- 
dimiento podrá ser obtenido con el fin de pre- 
sentarse a cotizar o consultado en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
Transparencia. 

e. 29/03/2006 N° 508.780 v. 29/03/2006 



SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 20/2006 
Expediente N ° 1 00.091 /06 

OBJETO: Servicio de mantenimiento de 
puertas bóvedas. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266 (8 o Piso, Ofici- 
na 801, Edif. San Martín), Cap. Fed., de 10:00 a 
15:00 horas, hasta el 11/04/2006, mediante una 
nota y/o tarjeta comercial identificatoria o fotoco- 
pia de inscripción de nuestro Registro de provee- 
dores con la cual obtendrá el 50% de dto. del va- 
lor del pliego. Los pliegos se abonan en efectivo o 
cheque de la empresa, en este último caso hasta 
72 hs. hábiles anteriores a la fecha de apertura. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el 
sitio del BCRA en Internet: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 156,00.- 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
12/04/2006 a las 12:00 horas. 

Visita previa: Se realizará el quinto día hábil an- 
terior a la fecha de apertura, a las 1 1 : horas. A tal 
efecto deberán tomar contacto con la Gerencia de 
Seguridad General de este Banco, Reconquista 
266, E.R del edificio Argentaría, Of. "1", teléfonos 
4348-3799 ó 4348-3500 interno 2082, en el hora- 
rio de 10.00 a 16.00. 

e. 28/03/2006 N° 505.948 v. 29/03/2006 



TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
SERVICIOS AL AUTOMOTOR 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LABORATORIOS 

E INSTITUTOS DE SALUD 

"DR. CARLOS G. MALBRÁN" - INEVH 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2006 

Ejercicio: 2006 

Expediente N° 1-2002-2095000493/06-6 

OBJETO: Servicio de reparación y manteni- 
miento de vehículos, con destino al INEVH "Dr. 
Julio I. Maiztegui". 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adquisición de pliego: Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos 
G. Malbrán", Depto. de Administración de Bie- 
nes, Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) 
Capital Federal, Tel.: 4303-1803. Desde el 
29/03/06 hasta el día 05/04/06 de 10.00 a 
16.00 hs. 

Consultas del pliego: Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos 
G. Malbrán", Depto. de Administración de Bie- 
nes, Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) 
Capital Federal, Tel.: 4303-1803. Desde el 
29/03/06 hasta el día 05/04/06 de 10.00 a 
16.00 hs. 

Presentación de ofertas: Administración Nacio- 
nal de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Car- 
los G. Malbrán", Depto. de Administración de Bie- 
nes, Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) 
Capital Federal, Tel.: 4303-1803. Hasta el 
06/04/2006 hasta las 1 1 :00 hs. 

Acto de apertura: Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. 
Malbrán", Depto. de Administración de Bienes, 
Avda. Vélez Sársfield 563, 1er. Piso (1281) Capi- 
tal Federal. 06/04/2006 a las 1 1 .30 hs. 

Observaciones Generales: El Pliego de Ba- 
ses y Condiciones Particulares de este proce- 
dimiento podrá ser obtenido con el fin de pre- 
sentarse a cotizar o consultado en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
Transparencia. 

e. 29/03/2006 N° 508.779 v. 29/03/2006 



Ventas y 
Ofrecimientos 
del Estado 



CONCESIONES 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N°012/2006 
Ejercicio: 2006 
Expediente N° 06945/2006 (D.N.) 

OBJETO: Por la concesión para el uso del 
espacio físico para la explotación comercial de 
las proveedurías destinadas al expendio de 
productos para los internos y sus visitantes, 
en la U.3, U.31, C.F.J.A. y C.P.F. 1. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Divi- 
sión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta un día an- 
tes de la fecha de apertura. O bien de conformi- 
dad a la Resolución N° 24/2004 SSGP. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán durante 
los días hábiles, en el horario de 10.00 a 18.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 19/04/2006 - 16.30 horas. 



tren inscriptos en el SIPRO deberán realizar su 
"Preinscripción por Internet" a través de la página 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.onc.mecon.gov.ar; dentro del link SIPRO 
(Sistema de información de Proveedores), y pre- 
sentar junto con la oferta, la información corres- 
pondiente, acompañada de la documentación res- 
paldatoria y utilizando los formularios estándar 
aprobados por el artículo 3 o de la Resolución 
39/2005 (Formularios 1 al 15), según correspon- 
da. 

Debiéndose presentar para el retiro del Pliego 
de Bases y Condiciones, la correspondiente cons- 
tancia y/o certificación que acredite: nombre de la 
Firma Comercial, N°de CUIT, Dirección, Teléfo- 
no, Nombre, Apellido y N°de Documento de las 
personas autorizadas para el retiro, firma y sello 
del responsable y/o apoderado. 

e. 28/03/2006 N ° 508.31 5 v. 29/03/2006 



Varios 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuen- 



GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES 

SECRETARIA DE PRODUCCIÓN 

TURISMO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 

TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

MODIFICACIÓN DE LA FECHA 

DE APERTURA DEL SOBRE N° 1 

PARA LA LICITACIÓN PUBLICA 

N° 16/2005 

Expediente N ° 69.562/2001 

Anexo 

"Concesión de la fabricación y/o provisión, ins- 
talación, mantenimiento, conservación y retiro del 
mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. 

Expediente N ° 69.562/2001 

Prorrógase el llamado a Licitación Pública 
N° 16/2005, para el día 03 de mayo de 2006, a 
las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Artículo 55° del Decreto Ley 23.354/56 y el 
Decreto N ° 2409/PEN/1 966, para la "Concesión 
de la fabricación y/o provisión, instalación, 
mantenimiento, conservación y retiro del mobi- 
liario urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 

Valor del pliego: Pesos veinticinco mil 
($ 25.000,00). 

Adquisición del pliego: Los Pliegos de Bases 
y Condiciones pueden ser consultados y adqui- 
ridos, en el Área Compras y Contrataciones de 
la Dirección General de Coordinación Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Secre- 
taría de Producción Turismo y Desarrollo Sus- 
tentable, sita en Sarmiento 630, Piso 13°, de 
lunes a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 
horas. 

Consultas: Las consultas y pedidos de acla- 
raciones deberán realizarse por escrito, ante la 
Subsecretaría de Medio Ambiente dependiente 
de la Secretaría de Producción y Turismo y De- 
sarrollo Sustentable, sita en Av. de Mayo N ° 575, 
Piso 1 °, Oficina N ° 1 1 1 , de lunes a viernes, en 
el horario de 10 a 15 horas, hasta quince (15) 
días corridos antes de la fecha del Acto de Aper- 
tura. 

Lugar de apertura y presentación de las ofer- 
tas: Se recibirán hasta el 02 de mayo de 2006 
en el Área Compras y Contrataciones de la Di- 
rección General de Coordinación Técnica, Ad- 
ministrativa y Legal dependiente de la Secre- 
taría de Producción Turismo y Desarrollo Sus- 
tentable, sita en Sarmiento 630, Piso 13°, de 
lunes a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 
horas. 

El día 03 de mayo de 2006, las ofertas se re- 
cibirán en el Microcine del Edificio del Palacio 
Municipal, sito en Av. de Mayo N°525, Planta 
Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
desde las 10 y hasta las 12 horas, momento y 
lugar en el cual se realizará la apertura de los 
Sobres N°1. 

e. 28/03/2006 N° 508.593 v. 03/04/2006 



VARIOS 



EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO DE REMONTA 

Y VETERINARIA 

SUBASTA PUBLICA N ° 0001 3/2006 

OBJETO: Subasta de 700 cabezas de gana- 
do vacuno. 

Lugar de consulta de pliegos: Cdo. Rem. y Vet., 
Arévalo 3065 y E°Gral. Avalos - Pcia. Corrientes. 

Lugar de venta de pliegos: Cdo. Rem. y Vet., 
Arévalo 3065 y E°Grl. Avalos - Pcia. Corrientes. 

Valor del pliego: $ 0,00. 

Lugar de presentación de las ofertas: Cdo. Rem. 
y Vet., Arévalo 3065 y E° Grl. Avalos - Pcia. Co- 
rrientes. 

Lugar del acto de apertura: Cdo. Rem. y Vet., 
Arévalo 3065, y E° Grl. Avalos - Pcia. Corrientes. 

Fecha del acto de apertura: 06 de abril de 2006 
- 10.00 horas. 

e. 28/03/2006 N° 508.597 v. 29/03/2006 



Preadjudicaciones 



BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 16.458 

Lugar de consultas: Florida 302, Piso 7mo. 

Horario: 10 a 16 hs. 

Preadjudicatario: TRUE DIGITAL SYSTEMS 
S.A., Tinogasta N°2748 (C.P. 1417) Capital Fe- 
deral. 

Descripción: Provisión e instalación de un sis- 
tema de detección, alarma y extinción de incen- 
dios. 

Total: $ 57.737,00. 

Importe total: Son pesos cincuenta y siete mil 
setecientos treinta y siete más I. VA. 

Los importes consignados no incluyen I. VA. 

e. 29/03/2006 N° 508.600 v. 29/03/2006 



Adjudicaciones 



AICACYP 

ENTE COOPERADOR LEY 23.979 
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS 
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 
N° 5/2005 

Comunicamos que el Concurso Privado de Pre- 
cios N° 5/2005, por la provisión de 414.000 For- 
mularios Ley 23.979 utilizados por el Registro 
Nacional de Armas, ha sido adjudicado a la em- 
presa CICCONE CALCOGRÁFICA SA, por ser la 
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oferta más económica y favorable a los intereses 
del Organismo. 

e. 29/03/2006 N° 41 .634 v. 30/03/2006 



AICACYP 

ENTE COOPERADOR LEY 23.979 
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS 
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 
N° 6/2005 

Comunicamos que el Concurso Privado de Pre- 
cios N° 6/2005, por la provisión de 180.000 lami- 
nados plásticos para credenciales utilizadas por 
el Registro Nacional de Armas, ha sido adjudica- 
do a la empresa LATÍN DOCUTECH SA, por ser 
la oferta más conveniente a los intereses del Or- 
ganismo, cumpliendo con los requerimientos téc- 
nicos y formales solicitados. 

e. 29/03/2006 N ° 41 .636 v. 30/03/2006 



AFIP-D-G.I. 

DIRECCIÓN REGIONAL MENDOZA 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2006 

Ejercicio: 2006 

Expediente N ° 250400/06 

Objeto: Servicio de vigilancia electrónica de alar- 
mas para Agencia San Luis dependiente de la Di- 
rección Regional Mendoza. 

Acto Dispositivo: Disposición N° 30/06 (DI 
RMEN) 

Proveedor: SINSEG S.A. SISTEMAS INTERAC- 
TIVOS DE SEGURIDAD S.A. 

Importe: $ 768. 

e. 29/03/2006 N° 508.454 v. 29/03/2006 



AFI-DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL NEUQUEN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2005 
Expediente N° 1-255.365-2005 

Contrataciones y/o Licitaciones perfeccionadas 
durante el mes de enero/06 - Disposición 
N° 297/03 (AFIP) - Artículo 29 Inciso 2 "Apartado 
c). 

Objeto: Servicio integral de limpieza e higiene 
para el edificio de la Agencia General Roca. 

Orden de Compra: 01/06 

Proveedor: CO CURIMAN & ASOCIADOS SRL. 

Importe total: $97.800,00. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2005 
Expediente N° 1-254.758-2005 

Objeto: Servicio integral de limpieza e higiene 
para los edificios de Dirección Regional Neuquén 
y Agencia Sede Neuquén. 

Orden de Compra: 02/06 

Proveedor: CO CURIMAN & ASOCIADOS SRL. 

Importe total: $99.600,00. 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2006 
Expediente N° 1-250.234-2006 

Objeto: Provisión y colocación de un rejado de 
seguridad en caja de ascensor y escalera de ac- 
ceso a sala de máquinas en el edificio de la Agen- 
cia General Roca. 

Orden de Compra: 03/06 

Proveedor: GALLARDO BERNARDO. 

Importe total: $ 1.918,00. 

e. 29/03/2006 N° 508.556 v. 29/03/2006 



AFI-DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL NEUQUEN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2004 
Expediente N ° 254.948/04 

Contrataciones y/o Licitaciones perfecciona- 
das durante el mes de febrero/06 - Disposición 
N° 297/03 (AFIP) - Artículo 29 Inciso 2 o Aparta- 
do c). 

Objeto: Servicio control médico laboral para el 
personal del a Dirección Regional Neuquén, 
Agencia Sede Neuquén y División Aduana de 
Neuquén. 

Orden de Compra: 04/06 

Proveedor: CENTRO DE MEDICINA LABORAL 
S.R.L. 

Importe total: $24.485,00. 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2006 
Expediente N ° 1 -250.256/06 

Objeto: Servicio de locación de equipos fotoco- 
piadores para la Dirección Regional Neuquén, 
Agencia Sede Neuquén, Agencia General Roca, 
Distrito Bariloche y Distrito Zapala. 

Orden de Compra: 05/06 

Proveedor: SERVISUR deTORANZO JUAN AN- 
TONIO. 

Importe total: $21 .01 6,34. 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2005 
Expediente N ° 1 -25671 1 -2005 

Objeto: Servicio de alquiler de una central tele- 
fónica para el edificio del Distrito Esquel. 
Orden de Compra: 06/06 
Proveedor: SIEMENS S.A. 
Importe total: $7.598,52. 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2005 
Expediente N° 1-250473-2005 

Objeto: Servicio control médico laboral para el 
personal de la Agencia General Roca y División 
Aduana Villa Regina. 

Orden de Compra: 07/06 

Proveedor: SERMEL S.R.L. 

Importe total: $ 12.958,00. 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2005 
Expediente N° 1-256038-2005 

Objeto: Servicio de mantenimiento de ascensor 
en edificio de Agencia General Roca. 
Orden de Compra: 08/06 
Proveedor: ARGU SERVICIOS S.R.L. 
Importe total: $5.388,00. 

e. 29/03/2006 N° 508.559 v. 29/03/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL OESTE 

LICITACIÓN PUBLICA N° 4/2004 

Ejercicio: 2004 

Expediente N ° 253.656/04 

Objeto: Servicio de desinfección, desratización 
y desinsección en sedes de esta Dirección Regio- 
nal Oeste y sus Agencias dependientes - AFIP- 
DGI -Ejercicio de opción a prórroga por 12 me- 
ses. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL 
NORTE S.R.L. 

Total adjudicado: $ 12.768,00. 

Observaciones Generales: 

Orden de Compra N°2/06 (Prórroga de la Or- 
den de Compra N°3/05-DI ROES). 

e. 29/03/2006 N° 508.605 v. 29/03/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL OESTE 

LICITACIÓN PUBLICA N° 4/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N° 253.109/05 

Objeto: Readecuación Edilicia de la Agencia 
N ° 4 dependiente de esta Dirección Regional Oes- 
te - Ampliación de la Orden Compra N° 35/05 (DI 
ROES). 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: KUSZNIR, EDGARDO PEDRO. 

Total adjudicado: $ 53.000,00. 

Observaciones Generales: 

Orden de Compra N° 3/2006 (Ampliación O/C 
N° 35/05 DI ROES). 

e. 29/03/2006 N° 508.606 v. 29/03/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL OESTE 

LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N° 253.1 09/05 

Objeto: Readecuación Edilicia de la Agencia 
N°14 dependiente de esta Dirección Regional 
Oeste - Ampliación de la Orden Compra N° 36/05 
(DI ROES). 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: WASCO, PEDRO. 

Total adjudicado: $ 94.695,20. 

Observaciones Generales: 

Orden de Compra N° 4/2006 (Ampliación O/C 
N° 36/05 DI ROES). 

e. 29/03/2006 N° 508.607 v. 29/03/2006 



AFIP-DGI - DIRECCIÓN REGIONAL 

OESTE 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N ° 250.481 /2005 

Objeto: Servicio de mantenimiento de los gru- 
pos electrógenos instalados en los edificios de la 
Sede de la Dirección Regional Oeste y Agencias 
N°4, 14, 15, 54 y 64 A.F.I.P.-D.G.I. - Ejercicio de 
opción a prórroga por 8 meses más. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Trámite Simplificado 

Renglón N°1 

Adjudicatario: AELINEC S.A. 

Total adjudicado: $ 19.680,00. 

Disposición N° 10/06 (DI ROES) 

Adjudicación N° 03/06 (DI ROES). 

Orden de Compra N ° 05/06 (Prórroga de la Or- 
den de Compra N° 08/05). 

e. 29/03/2006 N° 508.608 v. 29/03/2006 



AFIP-DGI - DIRECCIÓN REGIONAL 

OESTE 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N ° 250.486/2005 

Objeto: Servicio de mantenimiento integral y co- 
rrectivo de los ascensores instalados en los edifi- 
cios de las Agencias N°14 y 15 A.F.I.P.-D.G.I. - 
Ejercicio de opción a prórroga por 1 2 meses más. 



Clase: Sin Clase 
Modalidad: Trámite Simplificado 
Renglones Nros. 1 y 2. 
Adjudicatario: DYNACELL S.R.L. 
Total adjudicado: $ 12.000,00. 
Disposición N° 11/06 (DI ROES) 
Adjudicación N° 04/06 (DI ROES). 
Orden de Compra N ° 06/06 (Prórroga de la Or- 
den de Compra N° 09/05). 

e. 29/03/2006 N ° 508.61 v. 29/03/2006 



EJERCITO ARGENTINO 

CONTADURÍA GENERAL DEL EJERCITO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 00002/2006 

Objeto: Servicio distribución de correo. 

Horario y consulta del expediente: De lunes a 
viernes de 08.00 a 12.00 horas. 

Adjudicatario: CORREO OFICIAL DE LA REPÚ- 
BLICA, Paseo Colón 746, 4° Piso, Capital Fede- 
ral. 

Renglón: 0001. 

Precio total: 87.192,87. 

e. 29/03/2006 N° 508.622 v. 29/03/2006 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO - SAF 607 
CONTRATACIÓN DIRECTA N°016/2006 
Expediente N° 099/06 

Objeto: Adquisición carnes frescas. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos del Acto Administrativo de Adjudicación 

Tipo: Resolución N° 106 

Ejercicio: 2006 

Fecha: 17/03/06 

Autoridad Competente: Ing. Luis Miguel Barletta. 

Dependencia: Director 

Adjudicatario: 

CUIT 30.561 87265-8 

Razón social: NUNCIO DE ROSA S.R.L. 

Monto adjudicado: $ 38.794,24. 

e. 29/03/2006 N ° 508.71 8 v. 29/03/2006 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO - SAF 607 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 004/2006 
Expediente N° 1005/05 

Objeto: Adquisición de repuestos para bocina. 
Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Datos del Acto Administrativo de Adjudicación 
Tipo: Resolución N ° 1 05 
Ejercicio: 2006 
Fecha: 17/03/06 

Autoridad Competente: Ing. Luis Miguel Barletta. 
Dependencia: Director 
Adjudicatario: 
CUIT 30-67680360-9 

Razón social: HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 
S.R.L. 
Monto adjudicado: $ 9.394,38. 

e. 29/03/2006 N° 508.720 v. 29/03/2006 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO - SAF 607 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 075/2005 
Expediente N° 11 8/06 

Objeto: Adquisición insumos de fotografía. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos del Acto Administrativo de Adjudicación 

Tipo: Resolución N ° 1 04 

Ejercicio: 2006 

Fecha: 17/03/06 

Autoridad Competente: Ing. Luis Miguel Barletta. 

Dependencia: Director 

Observaciones Generales: 

Licitación Fracasada. 

e. 29/03/2006 N° 508.721 v. 29/03/2006 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO - SAF 607 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 075/2005 
Expediente N° 964/05 

Objeto: Ampliación adquisición de equipos de 
aire acondicionado. 
Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Datos del Acto Administrativo de Adjudicación 
Tipo: Resolución N°103 
Ejercicio: 2006 
Fecha: 17/03/06 

Autoridad Competente: Ing. Luis Miguel Barletta. 
Dependencia: Director 
Adjudicatario: 
CUIT 30-59555438-8 
Razón social: TERMOATLANTICA S.A. 
Monto adjudicado: $ 6.366,00. 

e. 29/03/2006 N° 508.722 v. 29/03/2006 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO - SAF 607 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 014/2006 
Expediente N° 097/06 

Objeto: Adquisición frutas y verduras. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos del Acto Administrativo de Adjudicación 

Tipo: Resolución N° 107 

Ejercicio: 2006 

Fecha: 17/03/06 

Autoridad Competente: Ing. Luis Miguel Barletta. 

Dependencia: Director 

Adjudicatario: 

CUIT 23-081 11 118-9 

Razón social: MIGUEL ÁNGEL AZURABARRENA. 

Monto adjudicado: $ 4.490,00. 

e. 29/03/2006 N° 508.725 v. 29/03/2006 



Dictámenes de 
Evaluación 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 18/2006 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 04/06 
Expte.: A-20496 c.v./2005 

Objeto: Adquisición de repuestos marca OMC 
para los motores fuera de borda Johnson perte- 
necientes a la Institución. 



Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N°1 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 8 unidades. 

Precio unitario U$S: 5,91. 

Precio total U$S: 283,68. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°2 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 4 unidades. 

Precio unitario U$S: 2,63. 

Precio total U$S: 63,12. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°3 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 8 unidades. 

Precio unitario U$S: 3,63. 

Precio total U$S: 174,24. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°4 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 2 unidades. 

Precio unitario U$S: 8,42. 

Precio total U$S: 101,04. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°5 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 11,23. 

Precio total U$S: 44,92. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°6 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 152,74. 

Precio total U$S: 305,48. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°7 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 34,57. 

Precio total U$S: 138,28. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°8 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 32,82. 

Precio total U$S: 65,64. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°9 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 19,42. 

Precio total U$S: 77,68. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°10 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 18,08. 

Precio total U$S: 72,32. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N° 11 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 8,25. 

Precio total U$S: 33,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°12 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 9,95. 

Precio total U$S: 39,80. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°13 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 88,98. 

Precio total U$S: 355,92. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°14 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 2 unidades. 

Precio unitario U$S: 2,87. 

Precio total U$S: 34,44. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°15 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 2 unidades. 

Precio unitario U$S: 1,99. 

Precio total U$S: 23,88. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°16 



Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 152,86. 

Precio total U$S: 305,72. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°17 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 40,60. 

Precio total U$S: 162,40. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°18 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 32,82. 

Precio total U$S: 131,28. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°19 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 10,59. 

Precio total U$S: 42,36. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°20 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 67,86. 

Precio total U$S: 271,44. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°21 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 37,62. 

Precio total U$S: 150,48. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°22 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 26,03. 

Precio total U$S: 104,12. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°23 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 21,47. 

Precio total U$S: 85,88. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°24 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 4,15. 

Precio total U$S: 16,60. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°25 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 6,44. 

Precio total U$S: 25,76. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°26 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 22,17. 

Precio total U$S: 88,68. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°27 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 6,44. 

Precio total U$S: 25,76. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°28 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO incrementa 2 un 

Precio unitario U$S: 66,34. 

Precio total U$S: 796,08. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°64 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 15,03. 

Precio total U$S: 45,09. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°65 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 8,13. 

Precio total U$S: 24,39. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°67 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 171,84. 



CORPORATION Precio total U$S: 515,52. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°68 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 11,00. 
CORPORATION Precio total U$S: 44,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°69 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 20,42. 
CORPORATION Precio total U$S: 61 ,26. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°70 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 34,57. 
CORPORATION Precio total U$S: 1 03,71 . 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°71 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 10,88. 
CORPORATION Precio total U$S: 32,64. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°72 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 289,17. 
CORPORATION Precio total U$S: 578,34. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°73 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 97,87. 
CORPORATION Precio total U$S: 293,61 . 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°74 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 5,03. 
CORPORATION Precio total U$S: 1 5,09. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°75 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 7,02. 
CORPORATION Precio total U$S: 21 ,06. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°76 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 343,57. 
CORPORATION Precio total U$S: 687,14. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°77 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 1 unidad. 

Precio unitario U$S: 19,25. 
CORPORATION Precio total U$S: 1 15,50. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°79 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 2 unidades. 

Precio unitario U$S: 7,49. 
CORPORATION Precio total U$S: 89,88. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°80 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 191,65. 

Precio total U$S: 766,60. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°81 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 1 unidad. 

Precio unitario U$S: 40,60. 

Precio total U$S: 284,20. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°82 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 1 unidad. 

Precio unitario U$S: 25,97. 
CORPORATION Precio total U$S: 181 ,79. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°83 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 95,47. 
CORPORATION Precio total U$S: 381 ,88. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°84 



CORPORATION 
idades. 



CORPORATION 
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Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 14,74. 

Precio total U$S: 58,96. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°85 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S:2,11. 

Precio total U$S: 6,33. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°86 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO incrementa 1 un 

Precio unitario U$S: 29,37. 

Precio total U$S: 205,59. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°87 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 25,39. 

Precio total U$S: 76,17. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°88 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 24,22. 

Precio total U$S: 72,66. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°89 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 73,59. 

Precio total U$S: 220,77. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°90 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO incrementa 2 un 

Precio unitario U$S: 6,20. 

Precio total U$S: 74,40. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°91 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO incrementa 1 un 

Precio unitario U$S: 5,44. 

Precio total U$S: 32,64. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°92 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S:61,25. 

Precio total U$S: 183,75. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°93 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 270,27. 

Precio total U$S: 540,54. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°94 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 95,41. 

Precio total U$S: 286,23. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°95 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 201 ,71 . 

Precio total U$S: 605,13. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°96 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 134,84. 

Precio total U$S: 404,52. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°97 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 54,46. 

Precio total U$S: 163,38. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°98 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO incrementa 1 un 

Precio unitario U$S: 80,26. 

Precio total U$S: 481,56. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°99 

Oferente: HALLMARK SALES 
REP/INGEBRO incrementa 6 un 

Precio unitario U$S: 5,85 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 
idad. 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 
idades. 



CORPORATION 
idad. 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 



CORPORATION 
idad. 



CORPORATION 
idades. 



Precio total U$S: 21 0,60. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°137 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO incrementa 1 unidad. 

Precio unitario U$S: 77,51. 

Precio total U$S: 465,06. 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Única oferta valedera. 

Renglón N°47 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 553,06. 

Precio total U$S: 553,06. 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Por única oferta. 

Renglón N°66 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 7,14. 

Precio total U$S: 21 ,42. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N° 118 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO 

Precio unitario U$S: 170,00. 

Precio total U$S: 51 0,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Por menor precio. 

Observaciones: 

Renglón Desierto: 78. 

Renglones Fracasados: 117, 133, 138 y 139. 

Ofertas no aceptadas: 

Oferente: BRP US INC. REP/GRUPO PROPE- 
LLER S.A. 

Fundamento: Por no mantener la vigencia de 
su oferta al vencimiento de la misma Art. 70 del 
Decreto 436/00. 

Oferente: HALLMARK SALES CORPORATION 
REP/INGEBRO renglón: 11 7. 

Fundamento: Por ser su precio excesivo e in- 
conveniente para la Institución. 

e. 29/03/2006 N° 508.496 v. 29/03/2006 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 001/2006 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 18/06 
Expte.: M-20734 c.v./2005 

Objeto: Adquisición de repuestos y autopartes 
para unidades Ford del parque automotor de la 
Institución. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N°1 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE incre- 
mento 24. 

Precio unitario!: 173,60. 

Precio total $: 9.374,40. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°2 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE incre- 
mento 20. 

Precio unitario$: 135,80. 

Precio total $: 7.333,20. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°6 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE incre- 
mento 10. 

Precio unitario$: 107,80. 

Precio total $: 3.234,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°7 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE incre- 
mento 10. 



Precio unitario$: 107,80. 

Precio total $: 3.234,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°12 

Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 16. 

Precio unitario$: 158,20. 

Precio total $: 7.277,20. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°13 

Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 16. 

Precio unitario $: 120,40. 

Precio total $: 5.538,40. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°14 

Oferente: INGEBRO de A. 

Precio unitario $: 102,20. 

Precio total $: 1 .022,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°19 

Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 1 1 . 

Precio unitario$: 103,60. 

Precio total $: 5.283,60. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°20 

Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 10. 

Precio unitario $: 103,60. 

Precio total $: 4.144,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°27 

Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 10. 

Precio unitario $: 205,80. 

Precio total $: 8.232,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°28 

Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 12. 

Precio unitario $: 102,20. 

Precio total $: 4.292,40. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°31 

Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 10. 

Precio unitario $: 116,20. 

Precio total $: 3.486,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°35 

Oferente: INGEBRO de A. 

Precio unitario$: 106,40. 

Precio total $: 1 .276,80. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°36 

Oferente: INGEBRO de A. 

Precio unitario $: 106,40. 

Precio total $: 1 .702,40. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 



SRL. 



LAURIENTE incre- 



LAURIENTE incre- 



SRL. 



LAURIENTE. 



SRL. 



LAURIENTE incre- 



SRL. 



LAURIENTE incre- 



SRL. 



LAURIENTE incre- 



LAURIENTE incre- 



SRL. 



LAURIENTE incre- 



LAURIENTE 



LAURIENTE 



Orden de mérito: 2° 

Fundamento: Por oferta más conveniente. 

Renglón N°3 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Precio unitario $: 443,00. 

Precio total $: 2.658,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°5 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 300,00. 

Precio total $: 1 .800,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°9 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 117,60. 

Precio total $: 1.176,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2 o 

Renglón N°10 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 117,60. 

Precio total $: 1.176,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°18 

Oferente: GRADARA SRL. 

Precio unitario $: 34,33. 

Precio total $: 549,28. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: INGREBRO de A. LAURIENTE. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°23 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario$: 21 9,00. 

Precio total $: 876,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°24 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 394,50. 

Precio total $: 2.367,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°26 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 43,50. 

Precio total $: 870,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°34 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 9,00. 

Precio total $: 90,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°42 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Precio unitario $: 60,00. 

Precio total $: 600,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°43 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 82,50. 

Precio total $: 1 .485,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°48 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 98,25. 

Precio total $: 786,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°53 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 259,50. 
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Precio total $: 1 .557,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°56 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 129,75. 

Precio total $: 778,50. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°59 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Precio unitario $: 170,00. 

Precio total $: 680,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°62 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 142,50. 

Precio total $: 855,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2 o 

Renglón N°63 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario$: 126,00. 

Precio total $: 756,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°64 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Precio unitario $: 370,00. 

Precio total $: 2.220,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°65 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 480,00. 

Precio total $: 1 .920,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°69 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 17,25. 

Precio total $: 103,50. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°70 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario$: 18,00. 

Precio total $: 108,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°74 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 705,00. 

Precio total $: 1.410,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°77 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 30,00. 

Precio total $: 300,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Renglón N°80 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario $: 43,50. 

Precio total $: 696,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 3 o 

Renglón N°84 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Precio unitario $: 220,00. 

Precio total $: 880,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Por menor precio. 

Renglón N°4 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Precio unitario$: 91 ,00. 

Precio total $: 910,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: GRADARA SRL. 

Orden de mérito: 3° 

Renglón N°8 

Oferente: GRADARA SRL incremento 16. 

Precio unitario $: 76,04. 

Precio total $: 3.649,92. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 

Orden de mérito: 2° 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Orden de mérito: 3 o 

Renglón N° 11 

Oferente: GRADARA SRL incremento 10. 



Precio unitario $: 76,04. 
Precio total $: 3.802,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 3 o 
Renglón N°15 
Oferente: INGEBRO de A. 
Precio unitario$: 231,00. 
Precio total $: 924,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°16 
Oferente: INGEBRO de A. 
Precio unitario $: 61,50. 
Precio total $: 1 .230,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°21 
Oferente: INGEBRO de A. 
Precio unitario $: 27,75. 
Precio total $: 277,50. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 3 o 
Renglón N°22 
Oferente: GRADARA SRL. 
Precio unitario $: 258,58. 
Precio total $: 1.551,48. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 3 o 
Renglón N°25 
Oferente: GRADARA SRL 
Precio unitario $: 261 ,70. 
Precio total $: 4.972,30. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°29 
Oferente: POWER TRADE 
Precio unitario $: 42,00. 
Precio total $: 1 .050,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°30 
Oferente: INGEBRO de A. 
Precio unitario $: 72,75. 
Precio total $: 1.818,75. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°32 
Oferente: POWER TRADE 
Precio unitario $: 144,00. 
Precio total $: 7.632,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°33 
Oferente: INGEBRO de A. 
Precio unitario $: 52,50. 
Precio total $: 2.100,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°41 
Oferente: INGEBRO de A. 
mentó 6. 
Precio unitario $: 48,45. 
Precio total $: 581,40. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 3 o 
Renglón N°44 
Oferente: POWER TRADE 
Precio unitario $: 55,00. 
Precio total $: 660,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
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Sede Central: 
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Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°45 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE incre- 
mento 8. 
Precio unitario$: 114,00. 
Precio total $: 2.052,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°46 

Oferente: POWER TRADE SRL incremento 6. 
Precio unitario $: 58,00. 
Precio total $: 696,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°47 

Oferente: POWER TRADE SRL incremento 6. 
Precio unitario $: 32,00. 
Precio total $: 384,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°49 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Precio unitario $: 560,25. 
Precio total $: 2.801,25. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°50 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Precio unitario $: 156,00. 
Precio total $: 1 .560,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°51 
Oferente: GRADARA SRL. 
Precio unitario $: 12,85. 
Precio total $: 257,00. 
Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°52 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Precio unitario $: 96,75. 
Precio total $: 387,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°54 

Oferente: POWER TRADE SRL incremento 4. 
Precio unitario $: 279,00. 
Precio total $: 2.790,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°55 

Oferente: POWER TRADE SRL. 
Precio unitario$: 261 ,00. 
Precio total $: 1 .044,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°57 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Precio unitario $: 107,25. 
Precio total $: 643,50. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°58 
Oferente: GRADARA SRL. 
Precio unitario $: 94,96. 
Precio total $: 759,68. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 



Orden de mérito: 2° 
Renglón N°60 
Oferente: GRADARA SRL. 
Precio unitario $: 43,80. 
Precio total $: 657,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°61 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Precio unitario $: 70,50. 
Precio total $: 705,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: GRADARA SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°68 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Precio unitario $: 433,59. 
Precio total $: 2.601,54. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°71 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE incre- 
mento 1 . 
Precio unitario $: 370,50. 
Precio total $: 3.334,50. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°79 
Oferente: GRADARA SRL. 
Precio unitario $: 29,79. 
Precio total $: 297,90. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 2° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 3° 
Renglón N°82 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Precio unitario $: 3.915,00. 
Precio total $: 7.830,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: POWER TRADE SRL. 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°83 

Oferente: POWER TRADE SRL. 
Precio unitario $: 65,00. 
Precio total $: 260,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 2° 
Renglón N°85 

Oferente: POWER TRADE SRL. 
Precio unitario$: 178,00. 
Precio total $: 712,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE 
Orden de mérito: 2° 
Fundamento: Por mejor oferta valedera. 
Renglón N°17 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 
Precio unitario $: 277,50. 
Precio total $: 4.440,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Renglón N°37 
Oferente: GRADARA SRL. 
Precio unitario $: 452,68. 
Precio total $: 905,36. 
Orden de mérito: 1 ° 
Renglón N°38 
Oferente: GRADARA SRL. 
Precio unitario $: 452,68. 
Precio total $: 905,36. 
Orden de mérito: 1 ° 
Renglón N°39 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 
Precio unitario$: 195,00. 
Precio total $: 1.170,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Renglón N°40 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 
Precio unitario $: 390,00. 
Precio total $: 2.340,00. 
Orden de mérito: 1 ° 
Renglón N°66 

Oferente: POWER TRADE SRL incremento 4. 
Precio unitario $: 345,00. 
Precio total $: 4.830,00. 
Orden de mérito: 1 ° 



Renglón N°67 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 390,00. 

Precio total $: 2.340,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°73 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 570,00. 

Precio total $: 1.140,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°75 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Precio unitario$: 31 8,00. 

Precio total $: 1 .272,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°76 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario $: 395,76. 

Precio total $: 2.374,56. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°78 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE. 

Precio unitario!: 1.050,00. 

Precio total $: 2.100,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°81 

Oferente: POWER TRADE SRL. 

Precio unitario $: 593,00. 

Precio total $: 1.186,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Por única oferta valedera. 

Observaciones: 

Renglones: 1 , 2, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 27, 28, 
31 , 35 y 36 preferencia de compra hasta un 25% 
acorde Punto 2 b) de las Cláusulas Particulares 
del Pliego de Bases y Condiciones. 

Renglón Fracasado: 72. 

Ofertas no aceptadas: 

Oferente: BASILIO SACZUK. 

Fundamento: Por no ajustarse a lo solicitado en 
el Punto 2 a) de las Cláusulas Particulares. 

Oferente: TONO REALE RECTIFICACIONES 
SA. 

Fundamento: Por no ajustarse a lo solicitado en 
el Punto 2 a) de las Cláusulas Particulares y por 
carecer de firma la garantía exigida. Art. 74 Inc. c) 
del Decreto 436/00. 

Oferente: SUM-MEC de GIRÓLA O 

Fundamento: Por carecer de firma la garantía 
exigida. Art. 74 Inc. c) del Decreto 436/00. 

Oferente: POWER TRADE SRL. renglones: 9, 
10, 12, 17, 25, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 53, 
56, 58, 61 , 63, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 76 y 78. 

Oferente: GRADARA SRL. renglones: 24 y 30. 

Oferente: INGEBRO de A. LAURIENTE renglo- 
nes: 37, 38, 59, 66, 81 y 84. 

Fundamento: Por ser sus precios excesivos e 
inconvenientes para la Institución. 

Oferente: GRADARA SRL. renglón: 17. 

Fundamento: Por no mantener vigente el plazo 
de su oferta para este renglón, Punto 9 b) de las 
Cláusulas Particulares (fojas 275) Art. 70 del De- 
creto 436/00. 

e. 29/03/2006 N° 508.497 v. 29/03/2006 



TALA CONSTRUCCIONES 

Oferta de menor precio global que cumple con 
los requisitos técnicos requeridos según surge de 
informe técnico de fojas 159/160 y su aclaratorio 
de fojas 1 62. 

Renglón N°1:$ 7.560. 

Renglón N° 2: $4.850. 

e. 29/03/2006 N ° 508.51 4 v. 29/03/2006 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN 
COMISIÓN EVALUADORA 
CONTRATACIÓN DIRECTA N ° 1 97/2005 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 26/2006 
Expediente N ° S01 :0234409/2005 

Objeto: Ejecución de las tareas correspondien- 
tes a las mejoras del estado general de las esca- 
leras del edificio sito en Alsina 470, perteneciente 
a este Ministerio, habilitando además un espacio 
para fumadores en el patio interno del Primer Piso 
del mismo edificio. 

Consulta del expediente: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes, H. Yrigoyen N°250, Piso 7 o , Oficina 710, 
Capital Federal. 

Horario: 10 a 16 horas. 



MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

-SAF310 

LICITACIÓN PUBLICA N°51/2005 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 47/06 

Objeto: Adq. preservativos tipo látex. 
Orden de mérito 1 : Menor precio se ajusta a lo 
solicitado. 
Oferente: CIDAL SAN LUIS S.A. 
Renglón: 1 

Precio unitario: $ 0.0884. 
Cantidad: 20.000.000. 
Precio total: $ 1.768.000.- 

e. 29/03/2006 N° 508.592 v. 29/03/2006 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N°25/2005 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 37/06 

Expediente N° 9006/05 

Objeto: Servicio de refacción integral de la Re- 
sidencia Ministerial sita en Av. del Libertador Ge- 
neral San Martín N°1800, San Fernando, Pcia. 
Bs. As. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N°1 

ítem: Servicio de refacción integral de la Resi- 
dencia Ministerial sita en Av. del Libertador 1800, 
San Fernando, Pcia. de Bs. As. 

Oferente: GRIM CONSTRUCTORA. 

Precio total: Pesos ochocientos noventa y cin- 
co mil quinientos ($ 895.500,00). 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Por ser su oferta conforme con 
las especificaciones del pliego y económicamen- 
te conveniente. 

Ofertas Desestimadas: 

La oferta de SUSNISKY SANDRO GERAR- 
DO es inadmisible por presentar como garan- 
tía de oferta un importe inferior al 5% del mon- 
to total de lo ofertado. (Decreto N° 436/00 art. 
52). 

La oferta de OBRINGE S.R.L., es inadmisi- 
ble por no presentar Declaración Jurada de 
Juicios con el Estado y Balance de los dos últi- 
mos ejercicios, solicitado en a fs. 519 del ex- 
pediente. 

Consulta del expediente: Av. Santa Fe 1548, 
2° Piso (frente), CP 1060, Capital Federal. Por 
el término de 5 (cinco) días a partir de la pre- 
sente publicación, de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 
17:00 hs. 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al Link 
Transparencia". 

e. 29/03/2006 N ° 508.61 6 v. 29/03/2006 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 187/2005 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 38/06 

Expediente N° 8735/05 

Objeto: Adquisición de material bibliográfico por 
exclusividad a la firma Editorial Sudamericana. 

Clase: Sin Clase/Exclusividad artículo 25 inciso 
d) apartado 3 "del Decreto 1023/01. 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón: 1 

Cantidad: 530 

Descripción: Memoria verde. 

Precio unitario: $ 15,00. 

Total: $ 7.950,00. 

Renglón: 2 

Cantidad: 530 

Descripción: 15 de brujas. 

Precio unitario: $ 10,50. 

Total: $ 5.565,00. 

Renglón: 3 

Cantidad: 530 

Descripción: La fábrica del terror. 

Precio unitario: $ 12,00. 

Total: $ 6.360,00. 

Renglón: 4 

Cantidad: 530 

Descripción: Miedo en el Sur. 

Precio unitario: $ 12,50. 

Total: $ 6.625,00. 

Renglón: 5 

Cantidad: 530 

Descripción: El cuento navidad de Auggie Wren. 

Precio unitario: $ 17,00. 

Total: $9.010,00. 

Renglón: 6 

Cantidad: 530 

Descripción: Antología de la literatura fantásti- 
ca. 

Precio unitario: $ 25,00. 

Total: $13.250,00. 

Renglón: 7 

Cantidad: 530 

Descripción: Secretos de familia. 

Precio unitario: $ 13,50. 

Total: $7.155,00. 

Renglón: 8 

Cantidad: 530 

Descripción: Las lagartijas no vuelan. 

Precio unitario: $ 13,00. 

Total: $ 6.890,00. 

Renglón: 9 

Cantidad: 530 

Descripción: Algunos sucesos de la vida y obra 
del mago Juan Chin Pérez. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 10 

Cantidad: 530 

Descripción: Historias a Fernández. 

Precio unitario: $ 12,50. 

Total: $ 6.625,00. 

Renglón: 11 

Cantidad: 530 

Descripción: La aldovranda en el mercado. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770.00. 

Renglón: 12 

Cantidad: 530 

Descripción: Los imposibles. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 13 

Cantidad: 530 

Descripción: Maruja. 

Precio unitario: $ 12,50. 

Total: $ 6.625,00. 

Renglón: 14 

Cantidad: 530 

Descripción: Color de rosas. 

Precio unitario: $ 19,00. 

Total: $10.070,00. 

Renglón: 15 

Cantidad: 530 

Descripción: Hombres y mujeres de la colonia. 

Precio unitario: $ 19,00. 



Total: $ 10.070,00. 

Renglón: 16 

Cantidad: 530 

Descripción: Y ahora traéme. 

Precio unitario: $ 14,50. 

Total: $ 7.685,00. 

Renglón: 17 

Cantidad: 530 

Descripción: Cien años de soledad. 

Precio unitario: $ 23,00. 

Total: $ 12.190,00. 

Renglón: 18 

Cantidad: 530 

Descripción: Cosquillas en el ombligo. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 19 

Cantidad: 530 

Descripción: Miedo 

Precio unitario: $ 13,00. 

Total: $ 6.890,00. 

Renglón: 20 

Cantidad: 530 

Descripción: Tengo un monstruo en el bolsillo. 

Precio unitario: $ 12,50. 

Total: $ 6.625,00. 

Renglón: 21 

Cantidad: 530 

Descripción: Prohibido el elefante. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 22 

Cantidad: 530 

Descripción: El chancho limpio. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 23 

Cantidad: 530 

Descripción: Cartas de amor. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4,770,00. 

Renglón: 24 

Cantidad: 530 

Descripción: Canción y pico. 

Precio unitario: $ 13,00. 

Total: $ 6.890,00. 

Renglón: 25 

Cantidad: 530 

Descripción: Fábulas salvajes. 

Precio unitario: No cotiza. 

Total: 

Renglón: 26 

Cantidad: 530 

Descripción: Garfios. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 27 

Cantidad: 530 

Descripción: Un sol para tu sombrero. 

Precio unitario: $ 13,00. 

Total: $ 6.890,00. 

Renglón: 28 

Cantidad: 530 

Descripción: La mujer vampiro. 

Precio unitario: $ 12,00. 

Total: $ 6.360,00. 

Renglón: 29 

Cantidad: 530 

Descripción: La plaza del diamante. 

Precio unitario: $ 13,00. 

Total: $ 6.890,00. 

Renglón: 30 

Cantidad: 530 

Descripción: Pedro Páramo. 

Precio unitario: $ 20,00. 

Total: $10.600,00. 

Renglón: 31 

Cantidad: 530 

Descripción: 350 adivinanzas para jugar. 

Precio unitario: $ 16,00. 

Total: $ 8.480,00. 

Renglón: 32 

Cantidad: 530 

Descripción: Oliverio junta preguntas. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 33 

Cantidad: 530 

Descripción: 17 de miedo. 

Precio unitario: $ 11,00. 

Total: $ 5.830,00. 

Renglón: 34 

Cantidad: 530 



Descripción: La gran inmigración. 
Precio unitario: $ 16,50. 
Total: $ 8.745,00. 
Renglón: 35 
Cantidad: 530 

Descripción: Más chiquito que una arveja, más 
grande que una ballena. 
Precio unitario: $ 9,00. 
Total: $ 4.770,00. 
Renglón: 36 
Cantidad: 530 
Descripción: La peste. 
Precio unitario: $ 10,50. 
Total: $ 5.565,00. 
Renglón: 37 
Cantidad: 530 

Descripción: El cuerpo de Isidoro. 
Precio unitario: $ 13,00. 
Total: $ 6.890,00. 
Renglón: 38 
Cantidad: 530 
Descripción: La nube. 
Precio unitario: $ 19,00. 
Total: $10.070,00. 
Renglón: 39 
Cantidad: 530 

Descripción: Quién pidió un vaso de agua. 
Precio unitario: $ 9,00. 
Total: $ 4.770,00. 
Renglón: 40 
Cantidad: 530 
Descripción: Benjamino. 
Precio unitario: $ 9,00. 
Total: $ 4.770,00. 
Renglón: 41 
Cantidad: 530 

Descripción: El viaje de un cuis muy gris. 
Precio unitario: $ 9,00. 
Total: $ 4.770,00. 
Renglón: 42 
Cantidad: 530 

Descripción: Alicia en el país de las maravillas. 
Precio unitario: $ 15,00. 
Total: $ 7.950,00. 
Renglón: 43 
Cantidad: 2124 

Descripción: El delantal que el viento se lleva. 
Precio unitario: $ 14,00. 
Total: $ 29.736,00. 
Renglón: 44 
Cantidad: 2124 

Descripción: La leyenda de la ballena. 
Precio unitario: $ 13,50. 
Total: $ 28.674,00. 
Renglón: 45 
Cantidad: 530 

Descripción: Cuentos ridículos. 
Precio unitario: $ 9,00. 
Total: $ 4.770,00. 
Renglón: 46 
Cantidad: 530 

Descripción: Los dragones y otros cuentos. 
Precio unitario: $ 9,00. 



Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 47 

Cantidad: 530 

Descripción: El mar preferido de los piratas. 

Precio unitario: $ 9,00. 

Total: $ 4.770,00. 

Renglón: 48 

Cantidad: 530 

Descripción: Recuerdos de locosmos. 

Precio unitario: $ 12,50. 

Total: $ 6.625,00. 

Renglón: 49 

Cantidad: 530 

Descripción: Sopa de estrellas. 

Precio unitario: $ 13,00. 

Total: $ 6.890,00. 

Renglón: 50 

Cantidad: 530 

Descripción: Volver al país de los araucanos. 

Precio unitario: $ 17,50. 

Total: $ 9.275,00. 

Renglón: 51 

Cantidad: 530 

Descripción: Diario de un explorador. 

Precio unitario: $ 10,00. 

Total: $ 5.300,00. 

Total de la propuesta con descuento 50%: Pe- 
sos ciento noventa y un mil setecientos ochenta y 
dos con 50/1 00: $191 .782,50. 

Consulta del expediente: Av. Santa Fe 1548, 2° 
Piso (frente), CP 1 060, Capital Federal. Por el tér- 
mino de 5 (cinco) días a partir de la presente pu- 
blicación, de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al Link 
Transparencia". 

e. 29/03/2006 N ° 508.61 8 v. 29/03/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO 
LICITACIÓN PUBLICA N°01/2005 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 01/2006 
Expediente N ° 1 -252.91 0-2005 

Locación de inmueble para Sede de Dirección 
Regional Centro. 

El Dictamen de Evaluación está a disposición 
de los oferentes, en sede de la Dirección Regio- 
nal Centro, Rosario 50, Primer Piso, Oficina Con- 
tabilidad y Logística, en el horario de 1 1 .00 a 1 7.00, 
durante tres (3) días hábiles administrativos, des- 
de la publicación de la presente convocatoria. 

e. 29/03/2006 N° 508.741 v. 29/03/2006 



BOLETÍN oficial 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



Presidencia de la Nación 

Secretaria Legal y Técnica 

Dirección Nacional del Registro Oficial 



Atención al público 

Sede Central 

Suipacha 767 - (C1008AAO) - 

Horario: Lunes a Viernes 1 1 .30 a 1 6.00 hs. 

Teléfonos/Fax: 4322-4055 y lineas rotativas. 



Delegación Tribunales 

Libertad 469 - 

Horario : Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 hs. 

Teléfono: 4379-1979 



MILI t. -t 






Delegación Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal 
Corrientes 1441 - 

Horariolunes a Viernes de 1 0.00 a 1 5.45 hs. 
Teléfono: 4379-8700 (int. 236) 

Delegación I.G.J. 

Moreno 251 

Horacio: Lunes a Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Teléfonos: 4343-0732/2419/0947 (int. 6074) 



Miércoles 29 de marzo de 2006 
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BOLETÍN oficial 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



Presidencia de la Nación 

Secretaría Legal y Técnica 

Dirección Nacional del Registro Oficial 




Incluye sistema 
de búsqueda 



boletín oficial 
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Desde 1998 
al 2005 




Precios por CD: ► 1998 al 2004 



► 2005 



|$30 c/u 



$50 c/u 



Primera sección Legislación 
y Avisos Oficiales 



Ventas: 

Sede Central: Suipacha 767 (11 :30 a 16:00 hs.), Tel.: (011)4322-4055 
Delegación Tribunales: Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.), Tel.: (01 1) 4379-1979 
Delegación Colegio Público de Abogados: 
Av. Corrientes 1441 (10:00 a 15:45 hs.), Tel.: (01 1) 4379-8700 (int. 236) 



